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ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 


ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΙΣ 

Περί τροποποιήσεως τής ύπογραφείσης τήν 4ην Ιουνίου 1977 

«Συμβάσεως διά τήν έκτέλεσιν τής προμελέτης κατα¬ 
σκευής κεντρικοί δικτύου «ΜΕΤΡΟ» Αθηνών». 

ΤΙ παρούσα Συμπληρωματική Σύμβασις συνομολογεΐται εν 
Α'ύήναις "ήμερον τήν 31 ην Μαρτίου τοϋ έτους 1986 μετα¬ 
ξύ άφ’ ένος τού Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως έκπροτωπθυ¬ 
μένου ύπό τοϋ Υπουργοί Συγκοινωνιών "Αλεξάνδρου Παπα- 
δάγγονα. δυνάμει τής ύπ άριύ. 11914 ν / 72/31.1.80 άποφά- 
σεως τών "Υπουργών Συντονισμοί. Δημοσίων "Εργων και 
Συγκοινωνιών, δημοσιευβ/είσης νομίμως εις τήν Εφημερίδα 
τής Κυβερνήσειος (ΦΕΚ 33 ; 2/Β'/31.3.80), καλουμένου εφε¬ 
ξής «Ό Εργοδότης», ώς πρώτου συμδαλλομένων. καί άφ 
ετέρου τής Κοινοπραξίας τών Γαλλικών Οίκων Μελετών: 

1. 80Ε11Ε ΤΒΑΝ8Ρ0ΒΤ ΓΒΒΑΙΝ8 Α.Ε. (80ΚΗΕ- 
ΤΓ ). έδρευούσης εις ΓΙαρισιους έπί τής οδοί 111ΕΕ8 ΠΕ- 
8ΑΚ 12—14, 

2. 800ΙΕΤΕ ΟΕΝΕΗΑΒΕ 1)Ε ΤΕΒΗΜΟΙ ΕΗ ΕΤ 1* 
ΕΤΓΒΕ8 (8.Π.Τ.Ε.) Α.Ε., έδρευούσης εις ΡΓΤΕΛΓΕ. 
33 Ο ΚΑΙ ΝΑΤΙΟΝΑΕ. 

3. ΒΟΟΕΒΕΙΙΟ Α.Ε.. έδρευούσης εις 94 ΟΙΙΕΥΙΒΒΥ - 
ΕΛΗΓΕ. 25 Ηί'Ε ΒΥ ΡΟΝΤ 1)Ε ΗΑΕΕΕ8, 

καί τοϋ μετά τών ώς άνω αλλοδαπών Οίκων συνεργαζομέ- 
νου Ελληνικοί Γραφείου Μελετών, «Α.Λ.Κ. Λρώνης 
Δρέττας—Καρλαΰτης. Σύμβουλοι Μηχανικοί» (ΑΜ 23). 
έδρεύοντος έν 'Αύήναις, Θεμιστοκλέους 106. ώς προκύπτει 
έκ τοϋ έν πρωτοτύπω κατατεύέντος συμφωνητικού συστάσεως 
κοινοπραξίας, νομίμως έκπροσωπουμένων ύπο τών; 

1. ΠΑΥΜΟΝΒ ΑΠΑ88Ε. Προέδρου - Γενικοί Δ:ευ*υν- 
τοϋ διά τήν 80ΕΚΕΤΓ. δυνάμει παρασχε-ύείσης ϋπό τού 
Διοικητικοί Συμβουλίου αυτής έξουσιοδοτήσεως κατά τήν 
συνεδρίασιν τής 28.6.1977. τής οποίας νομίμως κεκυρωμέ- 
νον απόσπασμα Πρακτικοί κατετέ-ύη. 

2. ΒΕΕΝΑΒΒ ΕΑΓΟΟΝΝΙΕΒ, Βοηθοί Γενικοί Δ.ευ- 
•δυντοΰ διά τήν 8.Η.Τ.Ε. δυνάμει τού άπό 27.5.1977 νομί¬ 
μως κεκυρωμένου καί άνανεω-ίέντος τήν 21.3.1980 ειδικοί 
πληρεξουσίου κατατείέντος. 

3. ΡΙΕΒΒΕ ΘΑΙΝΤΙίΕΙΙ. Λιευ-ύυντοί διά τήν 800Ε- 
ΕΕΙΙΕ, δυνάμει τού άπδ 1.10.1979 ειδικοί πληρεξουσίου του 


.ΙΑΒΟΙ Ε8 ΒΑΒΗΕΕΕΖ. Προέδρου — Γενικοί Διει/ί/υντοϊ 
τής έταιρείας δεόντως έξουσιοδοτημένου. 

4. Γεωργίου Μ. Καμλαύτη διά τήν «Α.Δ.Κ.» — Άρώνη% 

- - Δρέττας — Καρλαΰτης, Σύμβουλοι Μηχανικοί, δυνάμει 
τού ύπ’ άρι-ΰ. 21834/22.1.1973 Πληρεξουσίου τής Συμβο¬ 
λαιογράφου Αθηνών Ευφροσύνης Μυλώφ. 
ώς δευτέρου 'έκ τών συμβαλλομένων, κ,αλουμένων εφεξής «ό 
Μελετητής». 

ΕΠΕΙΔΗ έκρίύη αναγκαία ϋπ' άμφοτέρων τών μ,ερών ή 
τροποποίησις τής διά τήν 'έκπόνησιν τής Π ρομελέτης Κατα¬ 
σκευής Κεντρικοί Δικτύου «ΜΕΤΡΟ» Ά-ύηνών άπό 4ης Ί- 
ουνιου 1977 ύπογραφείσης Συμβάσεως (καλούμενης εφεξής 
«ή Σύμβασις»), 

ΔΕΔΟΜΕΝΟΓ ΟΤΙ: 

α ι Το Υπουργείο·/ Συγκοινωνιών (Εργοδότης) διά τής 
υπ άριύ. 19809/129/27.7.1978 άποφάσεως ένέκρινε τήν 
ύπό τού άρ-ύρου 5 παρ. 5.3. τής Συμβάσεως καί τοί άρ·&ρου 
4 παρ. 4.1.2. τών τεχνικών προδιαγραφών προβλεπομένην καν 
ύποβληύεισαν έμπρο-ύεσμως, ύπό τοί μελετητοί γενικήν έκ- 
•ύεσιν. 

(ί) Ιο Υπουργείο·/ Συγκοινωνιών (Εργοδότης) διά τής 
υπ άρ'ύ. 26691/131/31.7.1978 έπιστολής προς τόν Μελε¬ 
τητήν : 

αα) Καύώρισε. διά τοί ποοσαρτωμένου σχεδίου 046/ΑΤΗ— 
ΜΙ 8—ΕΟΕΝ 00! τήν γενικήν διάταξιν τοί δικτύου «ΜΕ¬ 
ΤΡΟ». άποτελουμένου έκ δύο γραμμών Α καί Β, συνολικοί 
μήκους 28.2 χιλιομέτρων περίπου, χαρακτηρίζον τήν γραμ¬ 
μήν Β ώς πρώτης προτεραιότητες, καί τήν γραμμήν Α δευ- 
τέρας προτεραιότητος. 

'&) Διεπίστωσε τήν άνάγκην. λόγιο αύξήσεως τοί ύπό τής 
Συμβάσεως προβλεπομένου νά μελετηρή μήκους δικτύου άπό 
18-7 χιλιόμετρα περίπου εις 28.2 χιλιόμετρα περίπου, τής 
ύπό τού μελετητοί προταύείσης αλλαγής τής συνΑέσεως τοί 
δικτύου καί τής άνάγκης έκπονήσεως οικονομικής μελέτης, 
άφορώσης εις το δίκτυο» τούτο, όπως τροποποίησή ή Σύμ- 
βασις. λαμβανομένων ΰπ’ δψ:ν καί τών διατάξει.// τών ξο¬ 
ύρων 6 καί 7 αυτής. 

γ) Οί συμβαλλόμενοι άπό κοινοί διεπίστωσαν ότι ύφίστα- 
τα: δυνατότης νά ολοκλήρωσή ή Προμελέτη τμήματος τοί 
ως ανωτέρω οριζόμενου δικτύου συνολικοί μήκους ΐσου πρός 
τό ύπό τής Συμβάσεως προβλεπόμενον. οπερ περιλαμβάνει: 

αα) Τήν γραμμήν Β, πρώτης προτεραιότητος, ήτις άρχε- 
ται άπό τά Σεπόλια και, ακολουθούσα τήν διαδρομήν Αττι¬ 
κή — Σταύμό Λαρίσης Δεληγιάννη —- 'Ομόνοια — Σι//- 
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ταγμα —· Ολυμχείον — Ν. Κόσμο —· Ανάλατο — Αγ. 
Ιωάννη. καταλήγει εις Δάφνην. 

ββ) Το τμήμα Α.1 τής γραμμής Α, δευτέρας προτεραιότη¬ 
τας (καλούμενο·/ έφεξής «Τμήμα Α1»), το όποιον άρχεται 
άχό τό δυτικόν άκρο-/ τοΰ σταθμού τοΰ Κέραμέ'.κοΰ να: ακο¬ 
λουθεί τήν διαδρομήν Μοναστηράκι — Σύνταγμα — Ευαγ¬ 
γελισμό — Μαδίλη — Λ. Αλεξάνδρας — Πανόρμοο — 
Ερυθρό Σταυρό. καταλήγει δε εις τό ανατολικόν άκρον τού 
σταθμού τού Χολαργοΰ (Αδ). 

δ) Οι συμβαλλόμενοι συνεφώνησαν ::ά την έκπόνησιν τής 
Προμελέτης διά τάς προεκτάσεις τής γραμμής λ (καλού¬ 
μενων έφεξής «Τμήμα Α2») πρός δυσμάς μέχρι τοΰ σταθμού 
Αιγάλεω 2 ("Λαλουμένης έφεξής «Τμήμα Α2 Δυτικόν») κα: 
πρός βορ-ειοανατολάς μέχρι τον Γέρατκα Αττικής (καλουμέ- 
νης έφεξής «Τμήμα Α2 Ανατολικό"/»), ή όποια συνιστά πρόσ¬ 
θετον έρ γατί αν. διά τήν όποιαν άπαιτείται τροποπο ίητ’.ς τής 
Συμβάσεως. λαμβανομένων ύπ' οψ:ν των άρθρων 6 καί 7 τής 
Συμβάσεως. 

ε) Οι συμβαλλόμενο: συνεφώνησαν διά τήν έκπόνησιν των 
ακολούθων συμπληρωματικών μελετών, καλουμένων εφεξής 
«συμπληρωματικά! μελέται»: 

α α) 'Ο Μελετητής ύχεχρεώθη να εκπόνηση πρόσθετον τε- 
χνικοο ικονομικήν άνάλυσιν εναλλακτικών λύσεων, σχετικών 
μέ διάφορα στοιχεία τοΰ έργου, επί πλέον τών χροβλεπομένω-ν 
εις τήν Σύμβασιν. 

ββ) Ο Μελετητής ύπεχρεώθη νά εκπόνηση πρόσθετο/ απα¬ 
ραίτητον εργασίαν άπορρέουσαν έκ τοΰ συσχετισμού τοΰ Μέτρο 
μέ άλλα προσφάτως μελετηθέντα μεγάλα έργα τών Αθηνών. 

Τί) Έλεγχος εντός τεσταράκοντα πέντε (45) ημερολο¬ 
γιακών ημερών, άχό τής εντολής τοΰ εργοδότου τοΰ τελικού 
δοκιμίου εις τήν αγγλικήν γλώσσαν, τών τεχνικών προδιαγρα¬ 
φών τοΰ νέου τροχαίου υλικού τών ΗΣΑ Π μέ σκοπό όπως 
,έπιτρέψη τον εναρμον.σμόν των προς τό τροχαίον υλικόν, τό 
οποίον θά χρησιμοποιηθή γιά τό Μετρό. 


ιΜελετητοΰ ΰποδληθησομένη μελέτη δεν περιλαμβάνει οιανδή- 
ποτε μελέτην σχετικήν μέ τήν γραμμή τών ΗΣΑΠ. πλήν τής 
εργασίας, τής περιγραφείσης πρότερον εις τήν περιπτωσιν 
ε', όποπεριπτ. γγ' τοΰ προοιμίου τής παρουσης. 

, Αί μελέτα: περιλαμβάνουν επίσης: 

δ) «Συμπληρωματικός μελέτας». προσδιοριζομένας εις τήν 
περιπτ. ε' τοΰ προοιμίου τής παρουσης. 

ε) Τήν «Οικονομικήν Μελέτην», προσδιοριζομένην εις τήν 
περιπτ. στ' τοΰ προοιμίου τής παρουσης». 

’Άρθρον 2. 

Αί παρ. 2.2. καί 2.3. τοΰ τμήματος 2. ύπό τον τίτλον «Όρ- 
γάνωσις. Λιοίκησις καί Λιεύθυνσις». τών προδιαγραφών, αντι¬ 
καθίστανται ώς ακολούθως: 

((2.2. Έπίβλεψις τής Προμελέτης: Ή ευθύνη έπιβλέ- 
ψεως τής προμελέτης ανατίθεται εις τον Όργανισμόν Άστ - 
κών Συγκοινωνιών (ΟΑΣ). οστις ύποχρεοΰται νά έλέγχη καί 
είσηγήται έπί τοΰ ύπό τοΰ μελετητοΰ ΰποβαλλομένου έργου πρό 
τής οριστικής αύτοΰ έγκρίσεως ύπό τοΰ εργοδότου. 

2.3. Ό έργοδότης. τή είσηγήσει τοΰ ΟΑΣ. δύναται νά 
προσλάβη ειδικούς συμβούλους διά τήν ύποβοήθησιν τοΰ ΟΑΣ 
εις τήν έκτέλεσιν τής έπιβλέψεως προμελέτης». 

Άρθρον 3. 

1. Τ!ά τελευταία τρία εδάφια τοΰ άρθρου 4. ύπό τον τί¬ 
τλον «Υποχρεώσεις τού Εργοδότου;». τής Συμβάσεως κα¬ 
ταργούν»: αι. 

2. II παρούσα συμπληρωματική σύμβασις τίθεται έν ισχύ: 
όταν εκπληρωθούν ο! κάτωθι οροί: 

α;) Ή δημοσίευσις τής παρουσης συμπληρωματικής συμ¬ 
βάσεως εις τήν Εφημερίδα τή; Κυβέρνησε ως. 


Αι μελεται, αι αναφερόμενα: εις τάς ανωτέρω δύυ υπο¬ 
περιπτώσεις αα' καί ββ' τής παρούσης περιπτώσεως έχουν 
ήδη έκπονηθή καί αι αναφερόμενα: εις τήν τελευταία·/ ύποπε- 
ρίπτωσιν γγ' πρόκειται νά εκπονηθούν. 

στ) Ό Μελετητής έχει ήδη εκπονήσει μέ έντολήν τού Ερ¬ 
γοδότου οικονομική"/ μελέτην καλουμένην εφεξής «Οίκονοαική 
Μελέτη». 

Οί συμβαλλόμενοι συνεφώνησαν ότι α! εργασία;, α! άναφερό- 
μενα: εις τας περιπτώσεις ε' καί στ' άνωτέοω. συνιστοΰν 
πρόσθετον εργασίαν συμφώνως πρός τό άρθρον 6 τής Συμβά¬ 
σεως. 


ΑΙΑ ΤΑΤΤα 

Συνεφωνήθησαν τά επόμενα. 

’Άρθρον 1. 

, Αι ^ριπτώσεις α έως και ζ μετά τοΰ προηγουμένου· έδ: 
φιου τής έκ τούτων περιπτώσεως α' τοΰ τμήματος I. ύπέ τό 
τίτλον «Περιγραφή τοΰ Έργου», τών προδιαγραφών, ν. όποιο 
έχουν , έπισυναφθή καί αποτελούν αναπόσπαστο·/ μέσο; τή 
Συμβάσεως. αντικαθίστανται ώς ακολούθως: 

• «Ή “?ός μελέτην δίκτυο·/ Μετρό εκτείνεται εις 28. 
χλμ. περίπου καί περιλαμβάνει: 

α) Γραμμήν Α, μήκους 18.7 χλμ. πεσίπου, έκτε:νο·Π·/κ 
*®ο ™ Αιγάλεω (Σταθμός Αιγάλεω 2) μέχρ: Γέρακα. ’ 

, ^ Γραμμήν, Β. μήκους 9.5 χλμ. περίπου, έκτεινομένην άπ 
τα _επολια μέχρι τήν Δάφνη. 

, {) Σταθμούς επιβατών, παρεμπιπτούσας συνδέσεις δι’ ύπ/ 

ρεσιακάς άνάγκας. τροχαίον υλικόν, σταθυ,ούς άποθηκεύσεω 
συρμών καί εγκαταστάσεις συντηρήσεως, συνδέσεως και έξυ 
χηρετησεως τών ανωτέρω άναφερομένων γραμμών Α καί Γ 
μη περιλαμβανόμενης οιασδήποτε συνδέσεως μεταξύ τής γσαμ 
μής ΗΣΑΠ καί τών συνεργείων εις Γέρακα. Ή ύπό το 


β) Ή γνωστοποιησις εις τον μελετητήν τής άποφάσεως 
τοΰ Εργοδότου σχετ’κώς με: 

αα) τή·/ γενικήν περιοχήν έγκαταστάσεως τοΰ συνεργείου 
γενικής επισκευής και τού συνεργείου ελαφρών έπισκευών τής 
γραμμής Α διά τό τροχαίον υλικόν όμοϋ μετά τής παροχής 
τών αντιστοίχων τοπογραφικών χαρτών εις κλίμακα 1:1000 
ή αεροφωτογραφιών καί τών άπαιτουμένων παραμέτρων: 

ββ) τήν παιροχήν ηλεκτρικής ένεργείας. έξαερισμόν καί 
κλιματισμόν. Έάν ό έργοδότης λάβει άπόφασιν διάφορον τής 
προτάσεως τής περιλαμβανόμενης εις τήν γενικήν έκθεσιν. 
αί άπαιτούμεναι συΐμπληρ,ωματικαί εργασία: θά θεωρηθοιΰν ώς 
πρόσθετοι έργασίαι κατά τό άρθρον 6 τής Συμβάσεως. 

γγ) τήν όριζοντιογραφικήν χάραξιν καί τήν κατά μήκος 
τομήν τής γραιμμής Β. 

γ) Η ακόλουθος πληρωμή: Δέκα πέντε τοίς εκατόν 
(! 5%) τοΰ ποσού τής Συμβάσεως εις δραχμ,άς. τοΰ ά·/αφερο- 
μενου έν συνεχεία εις τήν περιπτ. ί' τής παρ. 1 τοΰ άρθρου 
7 τής παρούσης συμπληρωματικής Συμβάσεως όμσΰ μετά τοΰ 
τόκου ύπολογιζομένου μέ έπιτόκιον ένδεκα έπί τοίς εκατόν 
(11%) έτησίως .άπό 1ης ’Οκτωβρίου 1979 μέχρι τής ημε¬ 
ρομηνίας εντολής πληρωμής πρός τήν Τράπεζαν ύπό τοΰ ερ¬ 
γοδότου. 

Εις τήν περιπτωσιν κατά τήν όποιαν οι όρο·! αυτοί δέν θά 
έχουν ίκανοποιηθή εντός τριών (3) μηνών άπό τής ύπογρα- 
φής σής παρούσης Συμπληρωματικής Συμβάσεως. ό Μελε- 
τητής δύ·/αται νά θεώρηση τήν Σύμβασιν ώς λήξασαν συμ¬ 
φώνως πρός τάς τελευταίας διατάξεις τής παρ. 15.4 τοΰ 
άρθρου 15 τής αρχικής συμβάσεως. 

3. Η καταβολή τών ακολούθων αμοιβών θά πραγματο· 
τιοιηθή πρός τον Μελετητή·/ εντός μεγίστης χρονικής πε¬ 
ριόδου τεσσαράκοντα πέντε (45) ημερών άπό τής ημερομη¬ 
νίας υπογραφής τής παρούσης συμπληρωματικής Συμβά¬ 
σεως. εν εναντία δέ περιπτώσε: ό Μελετητής δύναται νά 
♦άσκήση τά προ'βλεπόμενα εις τάς τελευταίας διατάξεις τής 
παρ. 15.4 τοΰ άρθρου 15 τής αρχικής Συμβάσεως. άνεξαρ- 
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τήτως τής εφαρμογής τής παρ. 11 τού α, ρ3ρου 7 τής πα- 
ρουσΥ^ς συμπληρωματικής Συμβάσεως: 

α) Το Τμήμα τών προσ3έτων αμοιβών, το άναφερομενον εις 
τήν περιπτ. α' τής παρ. 3 καί εις τήν περιπτ. α' τής παρ. 
4 τοό άρ3ρου 7 τής παρούσης συμπληρωματικής Συμβάσεως. 

β) Τήν συμπληρωματικήν αμοιβήν, τήν άναφερομενον ε'.ς 
τήν ίίαρ. 5 τοό άρ3ρου 7 τής παρούσης συμπληρωματικής 
Συμβάσεως. 

γ) Τήν αμοιβήν διά τήν οικονομικήν μελέτην, τήν άναφε- 
ρομένην εις τήν παρ. 5 τοό αρ3ρου 7 τής παρούσης συμπλη¬ 
ρωματικής Συμβάσεως. 

γ) Τήν αμοιβήν διά τήν οικονομικήν μελέτην, τήν άναφερο- 
ιμένην εις τήν πα’ρ. 6 τοό άρ3 ρ ον 1 τής ττ αρ ον τ η ς —. υμ.../.η- 
ρωμοττικής Συμβάσεω ς. 

4. Ή εφαρμογή τοό χρονοδιαγράμματος τών μελετών τοό 
Μελετητοό διά τήν γραμμήν Α (Τμήμα Α1 και τμήμα ·Α2) 
καί διά τά συνε,υγεία γενικής επισκευής και ε/,αφρών εττι- 
τκευών τής γραμμής Α. 3ά ά,ρχίση οπωσδήποτε μετά τήν κα¬ 
ταβολήν τών τριών ανωτέρω αμοιβών. 


εχει 

;ομγ- 
Σ αμ¬ 
ήν 
εχεία 

Ο . Τ, -3 

'.ΥΧ'Ϊ 


”Αρ3ρον 4. 

Το χρονοδιάγραμμα τών εργατιών διά τήν γραμμήν Α 
ώς άκολού3ως: 

α) Τμήμα Α1: Εντός ενός (1) μηνός άπό τήν ήμερ 
νίαν 3έσεως έν ισχύ: τής παρούσης συμπληρωματικής 
βάσεως καί αμα τή προτάσει τοό Μελετητοό σχετικώς με 
όριζοντιογραφικήν χάραξιν τοό τμήματος, αυτού, έν συν; 
τών συζητήσεων επί τών σχετικών παραμέτρων, ό Έργο; 

3ά έκδώση τήν άπόφασιν αότοό ώς πρός τήν όριζοντιογραφ 
χάραξιν καί τήν κατά μήκος τομήν. 

β) Τμήμα Α2 Ανατολικόν: 

αα) Κατά τήν ημερομηνίαν 3έσεως,$ν ισχύ: τής παρούσης 
συμπληρωματικής Συμβάσεως ό εργοδότης^ ·3α παραοωση εις 
τον Μελετητήν τήν 3εσιν του διάδρομου και τας χα^αμε.-ου-. 
αί όποίαι επηρεάζουν τήν οοιζοντιογραφικην χάραςιν ■/.αι τήν 
κατά μήκος τομήν, περιλαμβανόμενων καί τυπογραφικών χαρ¬ 
τών υπό κλίμακα 1:1 000. Έάν οι χάρτες και αί πληροφορία 1 
αύταί άπθδειχ3οόν μή ικανοποιητικά!, ό Μελετητής 3ά απαί¬ 
τηση αμέσως άπό τον Εργοδότην συμπληρωματικής πληροφο¬ 
ρίας. αί οποίοι 3ά τοό δο3οόν εντός δέκα πέντε (15) ημερών. 

ββ) Εντός δύο (2) μηνών άπό τής ημερομηνίας κατα την 
όποιαν ό Εργοδότης παρέδωσεν άπάσας τάς πληροφορίας, τάς 
άναφερομένας εις τήν προηγουμένην περίπτωσιν. ό Μελετη¬ 
τής 3ά όποδάλη τήν όριζοντιογραφικήν χάραξιν καί τήν κατα 
μήκος τομήν ΰπό κλίμακα 1 :1000. 



παρεχομένη εις τόν Μελετητήν παρατασις δια την υποοο/,ν 
τής μελέτης, τής άρθρωσης εϊς την γραμμήν Α · 'Μ* ■ ~ 
Ανατολικόν. 3ά έπε'κτα3ή επί χρονικόν διάστημά^ ίσον ,.,ω 
τόν συμπληρωματικόν άρι3μόν ήμερων, που 3α απαι.ηνουι 
μέχρις ότου ληφ3ή τοιαυτη αποφασι». 


περ. δδ') ό Εργοδότης 3ά παραδώση συμπληρωματικά "Ο'- 
χεΐα εδάφους (γεωτρήσεις άνά 200 μ), έκτος εαν όφιστατοι 
άντί3ετος συμφωνία άπορρέουσα έκ τής φυσεως τής εργασία». 

γ) Τμήμα Α2 Δυτικόν: Εντός ενός (1) μηνός άπό τής 
ημερομηνίας 3έσεως έν ισχύ; τής πάρε όσης συμπληρωματικής 
Συμβάσεως, ό Εργοδότης 3ά γνωστοποιήση τήν άπόφασιν του. 
τήν σχετικήν μέ τήν όριζοντιογραφικήν χάραξιν καί τήν κατά 
μήκος" τομήν. Έάν ό Εργοδότης έπιλέξη μίαν, χάραξιν διά¬ 
φορον έκείνης, διά τήν οποίαν ό Μελετητής εχει η?η ,τους 
τσπογραφικους χάρτας καί τήν γεωτεχνικήν ερευνάν. ό απαι- 
τούμενος διά τήν όλοκλήρωσιν τών απαραίτητων ερευνών χρυ- 
νος 3ά προστε3ή εις τήν χρονικήν προ3εσμιαν τήν ορί-,ομενην 
κατωτέρω εις τήν περιπτ. δ' τής παρ. 2 τοό αρ3ρου .) τής 
παρούσης συμπληρωματικής Συμβάσεως. 

δ) Συνεργείον γενικής επισκευής καί συνεργείου ελ,αφρών 
επισκευών γραμμής Α: 

αί Εντός δέκα πέντε (15) ημερών άπό τής ημερομηνίας 
3έσεως έν ισχύ: τής παρούσης συμπληρωματικής Συμβασεως ο 
Μελετητής 3ά όποδάλη ένα χάρτην προσδιοριζοντα^ τα όρια 
τής περιοχής διά τήν όποιαν απαιτούνται τυπογραφικοί χαρται. 

■β) Εντός ένος καί ήμίσεος (1.5) μηνός από τής ημερο¬ 
μηνίας υποβολής ΰπό τοό Μελετητοό , τοό άναφερομένου εις 
τήν προηγουμένην περίπτωσιν χάρτου, ό εργοδότης 3α παρα¬ 
δώση τοπογρασικοός χάρτας ΰπό κλίμακα 2:200 δια την πε¬ 
ριοχήν τών συνεργείων γενικής έπισκευής καί ελαφρών επι¬ 
σκευών τής γραμμής Α. Ε’ις περίπτωσιν κα3υστερησεως πα- 
ρυίδόσεως τών στοιχείων αυτών, ή συμπληρωματική αυτή πε¬ 
ρίοδος 3ά προστ;3ή εις τήν προβλεπομένην εις την περιπτ. 
στ' τής παραγράφου 2 τοό άρ3ρου 5 τής παρούσης συμπλη¬ 
ρωματικής Συμίάσεως. 

Άρ3ρον 5. 

1. ΤΙ παο. 5.3. τοό άρ3?ου 5 τής Συμβασεως ΰπό τόν τί¬ 
τλον «Έναρξις ισχύος "καί Διάρκεια Συμβάσεως» καταρ- 

γείται. , , 

2. Ό Μελετητής 3ά ΰποβάλη εις τον εργοδότην τας με 
λέτας του εις τήν αγγλικήν γλώσσαν, εντός τών κατωτέρω 
χρονικών προ3εσμιών. τών αυτών μελετών εις μετάφρασιν 
εις τήν ελληνικήν γλώσσαν ΰποβαλλομένων ενα (1) μήνα 
αργότερου. 

α) Διά τήν γραμμήν Β: Επτά καί ήμισυ (7.5) μήνας, 
άπό τής ημερομηνίας 3έσειος έν ΐσχύι τής παρούσης συμπλη- 
οωαατικής Συμβάσεως. 

“ Διά τό τμήμα ΑΙ : Εννέα (9) μήνας, άπο τής ημερομη¬ 
νίας κατά τήν όποιαν ό εργοδότης έπραγματοποίησε τήν άνα- 
φερομένην εις τήν περίπτ. α τοό αρ3ρου 4 τής παρούσης 
συμπληρωματικής Συμβάσεως γνωστοποίησιν. Τό Τμήμα 
ΑΙ τής γραμμής Α δεν 3α μελετη3ή ώς λειτουργικόν τμή¬ 
μα άλλα ώς μέρος τής όλης γραμμής, Α'. Ό, εξοπλισμός 
τής γραμμής Α 3ά μελετη3ή ώς εν συνολον. ενώ αί αν τι- 
- τοίχοι μελέτ αι 3ά ύποβαλλωνται ταυτοχρονως με τας αλ- 
λας μελέτας, τάς άναφερομένας εις τό τμήμα Α2 Δυτικόν 
ή Λ2 Ανατολικόν, άναλόγως τοό ποίαι υποβάλλονται τελευ¬ 
ταία:. Έάν ό εργοδότης άποφασίση τήν μελέτην μέρους τής 
γσαμμής Α. ώς λειτουργικού τμήματος, αί έκπονη-ύησόμενα: 
μελέτα: 3ά 3εω?η3οόν ώς πρόσΰετος έργασία κατά τό άρ- 

3 ο ον 6 τής άρχικής συμβάσεως. , , . 

γ) Διά τό τμήμα Α2 Ανατολικόν: Οκτώ (8; μην», α.·^ 
τής ημερομηνίας τής άποφάσεως τής άναφιρομενη» 


.33) Εντός εξήκοντα (60) ημερών άπό τής υποβολής των 
οιγείων, τών άναψε ραμένων εις τήν ά^ωτερω υποπεριπτω- 
β' ό Έογοδότης 3ά παραδώση τοός τοπογρ-αφικους χαρ- 
ϊμοό μετά τών στοιχείων έίάφους (γεωτρήσεις τ,ί. 
- μ·). 

εε) Εντός ενός (1) μηνός *'ό τής παραδόσεις, των τυπο¬ 
γραφικών χαρτών καί τών ά-^ωτέρω στοιχείων ε.αφους (υ,.ο- 


στοιχ! 
σιν ββ 

τες όμοό 
400 μ.). 


ΰποπε,ρίπτ. γγ' τη; περιπτ. ρ τοό ά,υόρυυ 4 τής παυυυτης 

συμπληρωματικής Συμβασεως., . . , 

δ) Δ’ά τό τιιήαα Α2 Λυτικον: Δέκα (10; μήνες α..; -ηί 

ημερομηνίας κατά τήν οποίαν ό Εργοδότης έγ^ωστυποιησεν 
τήν άπόφασιν αύτου την άναφερομενην εις ·ην ■· =·φ’·" τ · 
ά'3υου 4 τής παρούσης συμπληρωματικές Συμβασεως η .· - 
σέδωσεν εις τόν Μελετητήν τάς άναφερομενας εις την π- 
ρίπτ. γ’ τοό ά?3?ου 4 τής παρούσης συμπληρωματικής -υμ 
βάσειος έρεύνας. 
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ε) Διά το συνεργεί ον ελαφρών επισκευών τής γραμμής Β: 
Επτά καί ήμισυ (7,5) μήνας οκό τής ημερομηνίας βέσεως 
εν ίτχύε τής παρούσης συμπληρωματ ΐ'/.ής Συμβάσεως. 

στ) Διά τά συνεργεία γενικής έττιστοευής καί ελαφρών επι¬ 
σκευών τής γραμμής Α: Εντός τής προθεσμίας ή όττοία άνα¬ 
φόρετα; εις την περίπτωσιν γ' τής παρούσης παραγράφου διά 
τό τμήμα Α2 Ανατολικόν 1 . 

ζ) Διά τό τροχαίον υλικόν: Τρεις (3) μήνας καί δέκα 
πέντε (Τ5) ημέρας από τής ημερομηνίας -λέτεως έν ισχύ: 
τής παρούσης συμπληρωματικής Συμβάσεως. 


”Αρ$ρον 6. 

1. Ή παρ. 9.1. τοΰ άρθρου 9 τής συμβάσεως αντικαθί¬ 
σταται ιός άκολούβως: 

«9. 1. Ή αμοιβή τοΰ Μελετητοϋ διά την προμελέτην κα¬ 
τασκευής τοΰ έ'ργου, βάσει τής κατά Σεπτέμβριον 1976 ΰπο- 
βληι&είσης προτάσεως αΰτοΰ καί τών ΐν συνεχεία συμφωνη- 
■δέντων μεταξύ αΰτοΰ καί τοΰ Υπουργείου Συγκοινωνιών, άπο- 
καλουμένη έν τή παρούση «αρχική αμοιβή» καί καλυπτουσα 
άπάσιας τάς εργασίας τής προμελέτης τής γραμμής Β καί 
τοΰ τμήματος ΑΙ τής γραμμής Α, περιλαμβ αν υμένων τών 
συνεργείων, ορίζεται ώς ακολούθως (άξια συμφώνως μέ τάς 
κατά τόν Δεκέμβριον 1976 ίσχυοΰσας οίκονομικάς συνδή- 
κας): Ποσόν κατ’ αποκοπήν έκ 10.708.700 γαλ. φράγκων 
(δέκα εκατομμύρια επτακόσια! οκτώ χιλιάδες επτακόσια 
γαλλικά φράγκα). Ποσόν επίσης κατ’ αποκοπήν έξ 
06.917.400 δραχμών (ξήκοντα έξ εκατομμύρια έννεακόσιαι 
δέκα επτά χιλιάδες τετρακόσια: δραχμαί). Τά ανωτέρω πο¬ 
σά καταβάλλονται τμηματικώς και συμφώνως προς τό άρδρον 
7 τής παρούσης συμπληρωματικής Συμβάσεως οριζόμενα. Τά 
άνωτέρω ποσά καλύπτουν πλήρως άπάσας τάς δαπάνας τοΰ 
ΛΙελετητοΰ ώς ημερομίσθια, μισδούς, επιδόματα, παροχήν 
στέγης καί μεταφοράν, πρόσθετα ώφέλη, απρόβλεπτα, συμπε¬ 
ριλαμβανομένων τών γενικών έξόδων καί τών έπαγγελματι- 
κών άσφαλίσεων. κέρδη, καδώς καί έτέρας δαπάνα; καί έπι- 
βαρύνσεις, αί όποια! άπορρέουν άπό τήν έκτέλεσιν τοΰ έργου 
καί γενικώς άπό τάς διατάξεις τής συμβάσεως. Τό εις ξένον 
νόμισμα τμήμα τής άρχικής άμοιβής τοΰ μελετητοϋ δά άπο- 
τελή άδέσμευτον κεφάλαιον, δά δύναται νά έξαχδή έλευδέ- 
ρως καί δά βαρόνη τόν προϋπολογισμόν Δημοσίων Επενδύ¬ 
σεων. Τό τμήμα τούτο τής άρχικής άμοιβής τοΰ Μελετητοϋ 
δύναται νά ύπαχδή εις τούς όρους τοΰ ίσχύοντος άπό 2ίης 
Δεκεμβρίου 1976 Γαλλοελληνικοΰ Οικονομικού Πρωτοκόλ¬ 
λου, κατόπιν συμφωνίας τών ενδιαφερομένων Γαλλικών καί 
Ελληνικών άρχών». 

2. Τό πρώτον έδάφιον τής παρ. 9.2 τοΰ άρθρου 9 (άνα- 
δεώρησις εις ημεδαπόν νόμισμα) τής συμβάσεως αντικαθί¬ 
σταται ώς άκολούδως: 


«Τό τμήμα τής κ.ατ’ αποκοπήν άμοιβής τοΰ Μελετητοϋ :ί; 
ημεδαπόν νόμισμα, τό όποιον προέρχεται έπίσης έκ τοΰ προϋ 



βασις Εργασίας εν ισχύ: κατά τήν ημερομηνίαν υπογραφή 
τής συμβάσεως (Ιούνιος 1977) καί Β η/’Εδνική Συλλογι* 
Συμβασις Εργασίας έν ίσχύι κατά τήν ημερομηνίαν ύποβ: 
λής "σΰ λογαριασμού τής περιοδικής πληρωμής». 

3. Η αμοιβή τού Μελετητοϋ διά τήν προμελέτην τής γραμ 
μή^Α· τμήμα Αΐ2, καλούμενη έν τή παρούση ουμπληρωματικ 
Συμβάσει «πρόσθετος άμοιβή», ορίζεται ώς άκολούδως (άξί. 
σύμφωνα με τας κατα τον Δεκέμβριον 1976 ίσχυούσας οίκο 
νομικά; ,συνδήκας) ; Π οσόν κατ’ αποκοπή; έκ 3.533.87 
γαλ. φράγκων (τρία εκατομμύρια πεντακόσια τριάκοντα τοεϊι 
χιλιάδες οκτακόσια εβδομηκοντα έν γαλλικά φράγκα). Ποσό 
έπίσης κατ’ αποκοπήν έξ 22.082.742 δραχμών (είκοσι δύ 
έκατομμύρια όγοοηκοντα 'δύο χιλιάδες επτακόσια: τεσσαρα 
κοντά ούο οραχμαι). Ενενηκοντα τοις εκατόν (90%·) έκάστη 


τμηματικής πληρωμής, ή όποια δά καταβάλεται εις γαλλικά 
φράγκα, δά ύπόκειται εις άναδεώρησιν διά τής εφαρμογής 
τού λογου 8/8ο ώς προβλέπετα; εις τήν παράγραφον 9. 2, 3 
τής άρχ. συμβάσεως. Όγδοήκοντα τοις εκατόν (8097) έκάστης 
πληρωμής, ή όποια δά καταβάλεται εις δραχμάς, νά ύπόκει- 
ται εις αναδεωρησιν. ως προβλέπετα: εις τήν παράγραφο 2 
τού παρόντος άιρδρου. Τό εις ξένον νόμισμα τμήμα τής προσθέ¬ 
του .άμοιβής τού Μελετητοϋ δά άποτελή αδέσμευτον κεφά¬ 
λαιο·;, δά δύν.ατα: νά έξαχδή έλευδέρως καί Ψά βαρόνη 
τόν προϋπολογισμόν Δημοσίων Έπνεδύσεων. Τό τμήμα τούτο 
τής προσθέτου άμοιβής τοΰ Μελετητοϋ δύναται νά έπωφε- 
λη·5ή τών ευνοϊκών διατάξεων τοΰ τρίτου γαλλοελληνικοΰ Οι¬ 
κονομικού Πρωτοκόλλου τής 17ης Μαρτίου 1979, κατόπιν 
συμφωνίας τών ένδιαφερομένων γαλλικών καί ελληνικών άο- 
χών. 

4. Ή άμοιβή τοΰ Μελετητοϋ διά τάς υπηρεσίας, τάς άνα- 
φερομένας εις τήν παράγραφον δ' τοΰ άρθρου 1 τής παρούσης 
συμπληρωματικής Συμβάσεως, καλούμενη έφ’ εξής «συμπλη¬ 
ρωματική άμοιβή» δά είναι: Ποσόν κατ’ αποκοπήν έκ 1.178. 
500 γαλλ. φράγκων (έν έκατομμύριον εκατόν έβδομήκοντα 
όκτώ χιλιάδες πεντακόσια γαλλικά φράγκα). Ποσόν έπίσης 
κατ αποκοπήν εκ 3.427.800 δραχμών (τρία έκατομμύρια τε¬ 
τρακόσια* είκοσι επτά χιλιάδες οκτακόσια: δραχμαί). Άξια 
σύμφωνα μέ τάς κατά τόν Δεκέμβριον 1976 ίσχυούσας οίκονο¬ 
μικάς συνδήκας, ή οποία δά άναδεωρηδή ώς προβλέπετα: εις 
την παράγραφον 3 τοΰ άρθρου 6 τής παρούσης συμπληρωματ:- 
κής Συμβάσεως). 

5. Ή άμοιβή τοΰ Μελετητοϋ διά τήν οικονομικήν μελέτην 
τήν άναφερομένην εις τήν παράγραφον ε' τοΰ άρδρου 1 τή; 
παρούσης συμπληρωματικής Συμβάσεως. δά είναι ποσόν κατ’ 
άποκ,οπην εκ 500.000 γαλ. φράγκων (πεντακόσια: χιλιάδες 
γαλλικά φράγκα) καί ποσόν εκ 500.000 δραχμών (πεντακό¬ 
σια: χιλιάδες δραχμαί). Αί τελευταία: αΰται άμοιβαί δεν ύπό- 
κεινται εις άναδεώρησιν». 

’Άρδρον 7. 

Τό άρδρον 10 τής συμβάσεως άντι/αδίσταται ώς άκο- 
λούδως : 

«’Άρδρον 10. 

"Οροι πληρωμής. 

1. Αρχιν.η άμοιβή τοΰ Μελετητοϋ εις ημεδαπόν νόμισμα. 
Το συμφωνηδέν ποσόν τό όποιον αντιπροσωπεύει τήν αρχικήν 
αμοιβήν εις ημεδαπόν νόμισμα δά καταβληδή ώς άκολούδως: 

α) Είκοσι τοις εκατόν (20%) τοΰ συμφωνηδέντος ποσού άρ¬ 
χικής άμοιβής εις δραχμάς ώς προκαταβολή έναντι ισοπόσου 
έγγυτικής έπιστολής άνεγνωρΊομένης έν Έλλάδι Τ'ραπέζης. 

•ΰ) Δέκα πέντε τοις εκατόν (16%) κατά τήν υποβολήν τής 
γενικής έκδέσεως εις τήν αγγλική; γλώσσαν. 

γ) Δέκα τοις εκατό·; (10%) κατά τήν τελικήν έγκρισιν τής 
γενικής έκδέσεως εις τήν ελληνικήν γλώσσαν. 

δ) Δέκα πέντε τοις εκατόν (15%) κατά τό πέρας τοΰ έκτου 
μηνός άπό 1ης Απριλίου 1979, έναντι ισοπόσου έγγυητικης 
έπιστολής άνεγνωρισμένης έν Έλλάδι τραπέζης καί έπιστρε- 
φομένης άμα τή υποβολή τής προμελέτης τής γραμμής Β 
εις τήν άγγλικήν γλώσσαν. 

ε) Δέκα τοις εκατόν (10%) κατά τήν υποβολήν τής προ¬ 
μελέτης τής γραμμής Β εις τή; άγγλικήν γλώσσαν. 

στ) Δέκα τοις εκατόν (10%) κατά τή; τελικήν έ’γκρισιν 
τής προμελέτης τής γραμμής Β εις τήν ελληνικήν γλώσσαν. 

ζί Πέντε τοΐς εκατόν (5%) κατά τήν υποβολήν τής προ¬ 
μελέτης τών συνεργείων εις τήν άγγλικήν γλώσσαν. 

η) Πέντε τοις εκατόν (5%) κατά τήν υποβολήν τής προ¬ 
μελέτης τάΰ τμήματος ΑΙ εις τήν άγγλικήν γλώσσαν. 

δ) Δέκα τοις εκατόν (10%) κατά τήν τελική;, έγκρισιν 
τής προμελέτης τοΰ τμήματος ΑΙ εις τήν έλληνβκή; γλώσ- 
■ σαν. 
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2. Αρχική αμοιβή τοΰ Μελετητοΰ εις αλλοδαπού νόμισμα: 

Τό συμφωνηόέν ποσόν το ότποΐον .άντιπροσωπ'ευιειΐ την αρχικήν 
αμοιβήν «ς αλλοδαπά/ νόιμοσ.μχ (ΕΚ) ·3ά κ/αταβληύή ύς 


κατω-όι: 

οι Ί ΐΕίκοσι τοΐς εκατόν (20% 


γ) Επτά 7 . 5 ” τ^μοσυ τοϊς έν.ατόν (7.5%) κατα τήν ληψιν 
άποφάσεως ύπό τοϋ Εργοδότου ώς προς την χαιραςιν του τμή¬ 
ματος Α2 Ανατολικόν, ώς άναφέρεται εις τήν Οτιοοτερτττ. 
νγ' τής ττερίτττ. β’ τοϋ άρ-όρου 4 τής παρουσης συμπληρω- 


«, .- -- - τού συνόλου τής συΐμφωνη- 

Αείσης αρχικής αμοιβής εις γαλλικά φραγκα Αα καταβληΑή 
ώς προκοτταβολή άμα τή Αέσει εν ισχύ: τής συμβάσεως έν 
συνεχεία τής υπαγωγής αυτής εις το Γαλλοελληνικον Πρω- 
τόζίολλον Χρηματοδοτήσεις τής 21.2.75 έχί τή προσκομίσει 
τών κατωτέρω εγγράφων: 

αα) Έξοφλητικής άποόείΐάεως, είς διπλοΰν. 
ββ) "Εγγυητικής επιστολής άντ:στο/ιχουσης εις το ποσον 
τής προκαταβολής. 

γγ) Εγγυητικής επιστολής καλής έικτελέσεως. 

Αϊ ανωτέρω έγγυητικαί έπιστολαι Αά πρεπει να είναι τρα¬ 
πεζικά: καί να έχουν έκδοσή ΰπό άνεγνωρισμένης έν Ελλάδι 
τραπέζης. Είδικώτερον είς ο,τι αφορά τήν εγγυητικήν επι¬ 
στολήν τής προκαταβολής Αά ισχύουν τά είς τήν παρ„ 9 του 
παρόντος άρΑρου οριζόμενα. Η πληρωμή θα πραγματοποίη¬ 
σή εις γαλλικά φράγκα εις τήν έδραν τοϋ^ Μελετητοΰ διά 
χρησιμοποίησε ως τού χοιρηγηΑέντος δάνειου εις τήν· Τράπεζαν 
τής 'Ελλάδος ύπό τής ΟΒΚΒΙΤ ΝίΑΤίΙΟΝΛΕ βίς τά πλαί¬ 
σια τοΰ Γαλλοελληνικοϋ Πρωτοκόλλου τής 21.2.75. 

β) Ή καταβολή τοΰ ίξ όγδοήκοντα τοϊς εκατόν (80%) 
υπολοίπου τής άρχικής αμοιβής είς τον Μελετητήν, Αα οια- 
κατ/ΟίνισΑή μετρητοϊς διά τής χρησιμοποτήσεως πιστωσεως ά- 
νοραστοό (ΒΚΕΒΙΤ ΑΟΗΕΤΕϋΙΙ) άπΟτ,ελοώσης το άντικεί- 
μενον ανοίγματος πιστωσεως (ΟΠλ ΕΙΓΓΕΒΕ 1)Ε ΕΚιΕΒΙΤ) 
έν συνεχεία" τής μεταξύ τής Τραπέζης τής^ 'Ελλάδος (_ΆΑή- 
ναι) και τοΰ ομίλου γαλλικών τραπεζών, με επιι κεφαλής την 
ΒΒΕΒΙΤ ΕΤΟΝΝΑΙΕ—ΡΑ11ΙΕ, υπόγραφε ίσης Συμφωνίας 
Χιρηματοδοτήσεως (ΑΟΟΟΙ11) ΒΕ I 1 ΙΝΑΝΟΕΜΕΝΤ), κατά 
τον άκολούΑως αναλυόμενο·/ τρόπον: 

αα) Δέκα πέντε τοϊς έα/ατόν (15%) κατά τήν υποβολήν τής 
γενικής έκΑέσεως είς τήν αγγλικήν γλώσσαν. 

ββ) Δέκα τοΐς εκατόν ^10%) κ,ατα την τελικήν «,γκρισ./ 
τής γενικής έκΑέσεως είς τήν ελληνικήν γλώσσαν., 

γγ) Δέκα πέντε τοΐς έκατόν (15%) κατά τό, πέρας τοϋ 
έκτου μηνός από 1ης Απριλίου 19/9, έναντι ισοποσου εγ ρυη- 
τοκής επιστολής άνεγ/ωρ ισμένης έν Έλλάδι, τραπεζης και 
έπιστρε φυμένης άμα τή υποβολή τής προμελέτης τής γραμ¬ 
μής Β είς τήν αγγλικήν γλώσσαν. 

>55) Δέκα τοΐς εκατόν (10%) κοιτά τήν υποβολή/ της προ¬ 
μελέτης τής γραμμής Β είς τήν άγγλικήν γλώσσαν. 

εε) Δέκα τοΐς έκατόν (10%) κατά τήν τελική/ εγκρισιν 
τής προμελέτης τής γραμμής Β είς τήν ελληνικήν γλώσσαν. 

στστ) Πέντε τοϊς έκατόν (5%) κατά τήν υποβολήν τής 
προμελέτης τών συνεργείων είς τήν άγγλικήν γλώσσαν. 

' ζζ) Πέντε τοϊς έκατόν (5%) κατά τήν υποβολήν τής προ¬ 
μελέτης του τμήματος Α1 τής γραμμής Α είς τήν άγγλικήν 
νλώσσαμ. 

ηη) Δέκα τοίς έκατόν (10%) κατά τήν τελικήν εγκρισιν 
τής προμελέτης τοϋ τμήματος Α1 είς τήν ελληνικήν 
γλώσσαν. 

3. Πρόσθετος αμοιβή τοΰ Μελετήσου είς ημεδαπόν νόμι¬ 
σμα: Τό συμφωνηΑέν ποσον το οποίον αντιπροσωπεύει^ την 
πρόσθετον άμοιβήν είς ημεδαπόν νόμισμα Αά καταβληΑή ώς 
άκολούΑως: 


ΤΓΛηρωμαίΤ'.Ληί'» Η"-™*· , , * 

στολής άνεγνωρ ισμένης έν Ελλάοι Τραπέζης. 


ματικής Συμβάσεως. , , 

ϊ) Δέκα πέντε τοϊς εκατόν (15%) κατά το πέρας του 
έκτου μηνός άπό τής ημερομηνίας Αεσεως έν ισχύ: τής πα- 
ροΰσης' συμπληρωματικής συμβάσεως έναντι ϊσοπόσου εγγυη¬ 
τικής επιστολής έπιστρεφομένης εις τον Μελετητήν αμα τη 
υποβολή τής προμελέτης τοϋ τμήματος Α2 Δυτικόν εις την 

αγγλικήν γλώσσαν. , 

ε) Δέκα πέντε τοίς έκατόν (15%) κατα την υποβολήν της 
προμελέτης τοΰ τμήματος Α2 Δυτικόν είς τήν άγγλικήν 
γλώσσαν. 

στ) Δέκα πέντε τοίς έκατόν (15%) κατα την υποβολήν 
τής προμελέτης τοϋ τμήματος Α2 Ανατολικόν είς την αγ¬ 
γλικήν γλώσσαν. . 

ζ) Δέκα τοίς έκατόν (10%) κατα την τελικήν εγκρισιν 
τής προμελέτης τοϋ τμήματος Α2 Δυτικόν εις τήν ελληνικήν 

γλώσσαν. , . , 

η) Δέκα τοίς έκατόν (10%) κατα την τελικήν εγκρισιν 
τής προμελέτης τοϋ τμήματος Α2 Ανατολικόν εις την ελ¬ 
ληνικήν γλώσσαν. 

4. 11 ρόσΑετος αμοιβή Μελετήσου είς αλλοδαπόν νόμισμα: 
Τό συαφωνηΑεν ποσόν τό όποιον αντιπροσωπεύει την «ρθσ·3*- 
τον άμοιβήν τοϋ Μελετητοΰ είς αλλοδαπόν νόμισμα (Μ’ ) 
καταβληΦή είς αυτόν ώς άχολοόόως: 

α) Είκοσι τοίς έκατόν (20%) τής συμφωνηόείσης προσ¬ 
θέτου άυ-οιβής είς γαλλικά φράγκα ώς προκαταβολή ως τη- 
φέοεται' είς τήν παρ. 3α) τοΰ άρθρου 3 τής παρουσης συμ¬ 
πληρωματικής Συμβάσεως, έν συνεχείς τής υπαγωγής αυτή, 
εις τό Γαλλοελληνικόν Πρωτόκολλου Χρηματοδοτησεως .τ, 
Πτ- Μαοτίου 1979 ή άλλου πρωτοκόλλου, έφ οσον παρα¬ 
μένει υπόλοιπον, έπί τή προσκομίσει τών κατωτέρω εγ- 
γραφών: 

αα) ΈΕοφλητικής άποδειξεως είς διπλοϋν. 

ββ) Εγγυητικής έπιστολής άντιστοιχοΰσης εις το ποσον 

τής προκαταβολής. 

γγ) Εγγυητικής έπιστολής καλής εκτελεσεως. 

Λί ανωτέρω εγγυητικάί έπιστολαί ·όά πρέπει νά εΐναι τρα- 
·',· /7 ) γα \ ν ά έχουν έκδοσή ύπό ανεγνωρισμένης εν ΐυλλαοι 


οον V) του παρόντος άρθρου Γ # ^ 

γαατοποιη-όή είς γαλλικά φράγκα εις τήν έδραν του Μελε¬ 
τητοΰ διά χρησιμοποιήσει)ς τοϋ χορηγη^εντος δανειου_εις το 
Ελληνικόν Δημόσιον ’ϋπό τοϋ Γαλλικού Δημοσίου εις τα π^α. 
σια τοϋ Γαλλοελληνικοΰ Πρωτοκόλλου τής 1/η; Μαρτίου 
1979 ή άλλου πρωτοκόλλου. 

β) Ή καταβολή τοΰ έ| όγδοήκοντα τοίς έκατόν (80%) υπο- 
ϋοίπου τής συνολικής άςίας τής «προσ-ό-έτου αμοιβής» εις 
-έν Μ*> ; ττ,τήν -αά καταβληώή τοΐς μετρητοί;, διά τής χρη- 
ά^μοποίήσεως 'νέας πιστωσεως αγοραστού (ΟΕΕΠΙΤ ΑΟΗ- 
ΡΤΕΙ Ιι) συνιστώσης το ά'/τικειμενον οτ/οιγματος πιστω- 
σ=ως (ΟΕΥΕΒΤϋΒΕ Ι*Κ Β11ΚΒΙΤ) έν συνεχεία νέας 
μεταξύ τής Τραπέζης τής Ελλάδος -Ά-όήναι --και του 
όαίλου γαλλικών τραπεζών, ϋπογραφομενης συμφωνίας χ?η- 
ματοδοτήσεως (ΑΟΟΟΠΙ) ΠΕ ΕΙΝΑΝΒΕΜΕΝΤ). κατα 
τόν άκολοόόως οτ/αλυόμενον τρόπον: 

αα) Επτά καί ήμισυ τοίς έκατόν (7.5%) κατά τήν λήψιν 


χάραξιν τοϋ τμή- 


V. ί * {- ~ , X 

Συμβάσεως (Τμήμα Α2 Δυτικόν). 


ή. ώς άνά- 

αποφασεως 

: οϋσης συ μ- 

ρίπτ. γ το 

;τ’.κής έπι- 

ίβάσεως ίια 


' ββ) Έπ 

τήν λήΦιν 

άποφάσεως 

ιι είς τήν 

ματος Α2 

■ρωματικής 

γγ της πε; 


τικής συμβ 
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γγ) Δέκα πέντε τοΐς εκατόν (15%) κατά -.5 πέρας τοϋ 
έκτου· μηνός άπο τή,ς ημερομηνίας δέσεως έν ίσχΰι τής κάροό¬ 
σης συμπλ ηρ ωμα τ ι κή ς Συμβάσεως έναντι ίσοποσου εγγυητι¬ 
κής επιστολής έπιστρεφσμένηις εις τον Μελετητήν κατά τήν 
υποβολήν τής προμελέτης τοϋ τμήματος Α2 Δυτικόν εϊς τήν 
αγγλικήν γλώσσαν. 

δδ) Δέκα 1 πέντε τοΐς εκατόν (16%) κατά τήν υποβολήν 
τής προμελέτης τοΰ τμήματος Α2 Δυτικόν εις τήν αγγλικήν 
γλώσσαν. 

εε) Δέκα πέντε τοϊς εκατόν (Ε5%) κατά τήν ΰποβ|αλήν 
τής προμελέτης τοϋ τμήματος Α2 Ανατολικόν εις τήν αγ¬ 
γλικήν γλώσσαν. 

στατ) Δέκα τοΐς έκατον (10%) κατά τήν τελική·; έ'γκρι- 
σιν τής προμελέτης τοϋ τμήματος Α2 Δυτικόν εϊς τήν ελ¬ 
ληνικήν γλώσσαν. 

ζζ) Δέκα τοΐς έκατον (10%) -κατά τήν τελική; έ'γκρισιν 
τής προμελέτης τοΰ τμήματος Α2. Ανατολική; εις τή; ελ¬ 
ληνικήν γλώσσαν. 

5. Η συμπληρωματική αμοιβή τοΰ Μελετητοΰ, ώς ορίζε¬ 
ται εις τήν παράγραφον 4 τοΰ άρθρου 6 τής παροάσης συμ- 



ρεσιών. των άναφερομένων εϊς τή; παράγραφον ο ’ τοΰ άρθρου 
1 τής παροΰσης συμπληρωματικής Συμβάσεως. 

6. Η άμοιδή τοΰ Μελετητοΰ 2 1 ά τή; οικονομικήν μελέτην 
ως ορίζεται εις τήν παράγραφον 5 τοϋ άρθρου 6 τής παιροΰ- 
σης συμπληρωματικής Συμβάσεως θά κχταιβληθή ώς πιερι- 
γραφεται εϊς τήν παρ. 3 τοΰ άρθρου 3 τής παροΰσης συμπλη¬ 
ρωματικής Συμβάσεως. 

/. Αι άμοιβαι αι άτ/αφερόμεναι εις τάς παραγράφους 5 καί 
^ τ0 '“· παρά;τος άρθρου θά χρητματοοοτη&οά; κατά τοτ; ίδιον 
τροπον όπως και αι συμπληρωματικά! άμοιβαι, αί άναφερόμε- 
να; εϊς τή; παράγραφον 3 τοΰ άρθρου 6 τής παροιΰσης συμ¬ 
πληρωματικής Συμβάσεως. 

8. Ω ζ ϊν τώ επομενω άρθρω ειοικωτερον αναλύεται. θά 
παρακρατεΐται ποσοστον δέκα τοΐς έκατον (10%) έξ έκόστου 
λογαριασμού τοΰ Μελετητοΰ διά τή; αρχικήν καί τή; πρόσ¬ 
θετον αμοιβήν, τα όποια ποσά άντιπροσωπιευουν και αύτά 
πρόσθετον, έγγΰησιν καλής έκτελέσεως τοΰ άνατιθεμένου διά 
τής συμβάσεως και τής παροΰσης συμπληρωματικής συμβά- 
σ·ϊ.ως έργου. Ιό ποσοστον τούτο Ιδΰνιαται νά αντικαθΐστατα! 
κ.ατα την καταβολήν έκαστου λογαριασμού δι’ ίσοπόσου έγγυη- 
τικής επιστολής άνεννωρισμένης ένι 'Ελλάδι τραπέζης. Αί 
ως ανω καταβολα,ι θά πραγματοποιοΰ/ται διά τής προσκομί- 
σεως εις τη; επί κεφαλής τού ομίλου τών γαλλικών τραπε¬ 
ζών, μεσω τής Τραπέζης τής “Ελλάδος σχετικής βεβαιώσεως 
του Εργοδοτου.δι’ ής θά άιποδει,κνΰεται ή έκπλήρωσις τώ; 



, , „ _ 1 ρο,κ&ιμένου όπως ϋπολογισθή 

υπο των οανειστριων τραπεζών ή αφετηρία προπληρωμής τοΰ 
ω? Τ, '/'ΐΌϊ^υμε-νου δανείου διά τή; έιξόφλησίν τών προς 
τον Μελετητή; υποχρεώσεων τοΰ Εργοδότου· εις συνάλλα- 
γμα, ορίζεται ότι ή όλοκλήρωσις τών συμβατικών όποχρεώ- 
σεων του μελετητοΰ πραγματοποιείται διά τής παοαδόσεως τοΰ 
συνόλου της μελετης. 

9. Τό παρά; τών ανωτέρω άναφ®ρ«μένων> εγγυητικών επι¬ 
στολών προκαταβολής αυτομάτως θά άπομειιοΰται μεθΐ έκά- 
στην πληρωμήν κατά ποσον ίσα; προς το είκοσι τοΐς έκατον 
(20%) τής αντιστοίχου πληρωμής. 

10. Οι λογαριασμοί κα·3ίστα/ται πληρωτέοι ένιτός τριά¬ 
κοντα (30) ημερών άπό τής ημερομηνίας υποβολής των. εις 
τό·; εργοδότην. 


11. Εϊς περίιπιτωσιν καθ' ήν αί πλήρωμα! τώ; λογαριασμών 
τοϋ μελετητοΰ καθυστερήσουν πέραν τής καθορ ΐζομένης ημε¬ 
ρομηνίας καθίστανται αΰται ληξιπρόθεσμοι καί φέρουν τόκον 
ένδεκα τοΐς εκατόν (11%) έτησίως μέχρις έξοφλήσεώς των». 

’Άρθ.ρον 8. 

Αί παράγραφοι·. 14.1 καί 14.2 τοϋ άρθρου 14 τής συμβά¬ 
σεως αντικαθίστανται! ώς άκοίλοΰθως: 

«14.1. 'Ο Μελετητής, κατά τή/ν υπογραφή; τής συμβά¬ 
σεως, κατέθεσε·; εις τον “Εργοδότη; τάς ώς ακολούθως έγ- 
γυητικάς έπιστολάς καλυπτοΰσαις ποσόν ίσον προς δέκα τοΐς 
■έκατον (10%) τοΰ συνολικού ποσού τής αρχικής άμοιβής ώς 
ορίζεται εις τή; παρ. 9.1. τοϋ άρθρου 9 τής ίάρχικής συμβά¬ 
σεως ώς αΰτη άντ ••καθίσταται διά τοϋ άρθρου 6 τής παροΰ- 
σης συμπληρωματικής Συμβάσεως: 

α) “Εγγυητική επιστολή άριθ. 03268/77/ΕΙ τής Τοαπέ- 
ζης ΟΕΕΒΙΤ ΕΤ0ΝΝΑΙ8 - ΡΑΕΙ3 1.070.870 ΕΚ καί 
978.440 δραχμάς και 

β) “Εγγυητικά! έπιστολαί άριθ. 243054, 243056, 
243057 — 243750 τοΰ ΤΣΜΕΔΕ δ,οχ. 1.500.000 + 
1.500.000 + 1.715.000 + 1.000.000. 

Αί εγγυητικά! αΰται έπιστολαί αποτελούν τήν ύπο τοΰ 
Μελετητοΰ έγγΰησιν καλής έκτελέσεως τοΰ έργου διά τήν 
ακριβή, έγκαιρον καί πιστήν τήρησιν καί έκπλήρωσιν ύπό 
τοΰ Μελετητοΰ άπασών τών υποχρεώσεων του, τών άπορρεου- 
σών έκ τής συμβάσεως καί τής παροΰσης συμπληρωματικής 
Συμβάσεως. Ό εργοδότης θά παρακρατή έξ έκαστου λογα¬ 
ριασμού τής αρχικής αμοιβής τοΰ μελετητοΰ ποσόν ίσον προς 
δέκα τοΐς έκατον (10%) αύτοΰ, όπερ ποσόν άποτελεΐ καί τοΰ¬ 
το πρόσθετον έγγΰησιν καλής έκτελέσεως τοΰ ανατεθειμένου 
διά τής συμβάσεως έργου, δυνάμενον νά αντικαθίσταται κα¬ 
τά τήν καταβολήν έκάστου λογαριασμού δι’ ίσοπόσου εγγυη¬ 
τικής επιστολής άνεγ;ωρ·.σμένης έν Έλλάδι Τραπέζης. Αί 
ανωτέρω εγγυητικά! έπιστολαί καί τό έκάστοτε παρακρατοΰ- 
ιμενον ποσον εκ δέκα τοΐς έκατον (10%) ώς πρόσθετος έγγΰη- 
σις ή ισόποσος έγγυητική επιστολή παραμένουν άτόκως εις 
χείρας τοΰ έργοδότου μέχρι πλήρους έγκρίσεως τοϋ συνόλου 
τής προμελέτης τής γραμμής Β, τοΰ τμήματος ΑΙ, τοΰ 
τροχαίου υλικού καί τών συνεργείων καί πά;τως όχι περισσό¬ 
τερον τών πεντε (5) μηνών μετά τήν υποβολήν τής αντιστοί¬ 
χου προμελέτης, οπότε καί έπισρέφονται, έφ’ δσον δ Μελετη- 
τής έχει, εκπληρώσει άπάσας τάς έκ τής συμβάσεως καί τής 
παροΰσης συμπληρωματικής συμβάσεως άπορρεοΰσας υπο¬ 
χρεώσεις του. Άπασαι αί ανωτέρω εγγυητικά! έπιστολαί 
οεον όπως έπεκτα·3οΰν ή ανανεωθούν κ.ατά τήν υπογραφήν 
τής παροΰσης συμπληρωματικής Συμβάσεως. 

14.2. Ό Μελετητής παρέδωσεν σήμερον εις τον εργοδό¬ 
την την υπ’ ·αρ!·3. 14247/80/Ε1/31.3.80 έγγυητικήν επι¬ 
στολήν διά ποσόν 358.387 γαλλικών ©ραγκών καί 571.666 
δραχμών τής Τραπέζης ΟΕΕΟΓΓ ΕΥΟΝΝΑΙ8 καί τήν 
ΰπ άρι-3. 284256/31.3.80 εγγυητικήν επιστολήν διά ποσόν 
1.636.608 τοΰ Τ.Σ'.Μ.Ε.Δ.Ε. 

Αί έγγυητικαί αΰται έπιστολαί αντιστοιχούν εις ποιον ίσον 
προς τό δέκα τοΐς έκατον (10%) τής προσθέτου· άμοιβής. τής 
όριζομένης εις τήν παρούσαν συμπληρωματικήν Σΰμβασιν. Αί 
έγγυητικαί αΰται έπιστολαί αποτελούν τήν έγγΰησιν καλής 
έκτελέσεως τοΰ έργου ύπό τοϋ μελετητοΰ διά τήν άκρ’βή, έγ¬ 
καιρον καί πιστήν τήρησιν καί έκπλήρωσιν ΰπ’ αύτοΰ άπασών 
τών ύποχρεώσεών του, τών άπορρεουσών έκ τής παροΰσης συμ¬ 
πληρωματικής Συμβάσεως. Ό Εργοδότης 4ά παρακρατή έξ 
έκάστου λογαριασμού τής προσθέτου άμοιβής τοϋ Μελετητοΰ 
ποσόν ίσον προς δέκα τοΐς έκατον (10%) αύτοΰ, όπεο ποσό· 1 
άποτελεΐ καί τούτο πρόσθετον έγγΰησιν καλής έκτελέσεως 
τοϋ άνατεθειμένου διά τής συμβάσεως καί τής παροΰσης συμ¬ 
πληρωματικής Συμβάσεως έργου, δυνάμενον νά αντικαθίστα¬ 
ται κατά τήν καταβολήν έκάστου λογαριασμού δι’ ίσοπόσου έγ- 
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γυητικής επιστο/.ής άνεγνωρισμένης έν Έλλάδι τραπέζης. Αι 
ανωτέρω εγγυητικά: έπιστολαί καί το έκάστοτε παρακρατοό- 
με'/ον ποσον έκ δέκα τοίς εκατόν (10%) ώς πρόσ-δετος έγγόη- 
σις ή ισόποσος εγγυητική επιστολή παραμένουν άτόκως εις 
νείρας τοϋ Εργοδότου μέχρι -λήρους έγκρίσεως τοϋ συνόλου 
τής προμελέτης των τμημάτων Λ2 Δυτικόν καί Α2' Ανατολι¬ 
κόν και πάντως όχι περισσότερον τών πέντε (5) μηνών μετά 
τήν υποβολήν τής αντιστοίχου προμελέτης, οπότε καί έπι- 
στρεφ;θνται. έφ 1 όσον ό Μελετητής εχει εκπληρώσει άπάσας 
τάς έκ τής συμβάσεως καί τής παρτόσης συμπληρωματικής 
Συμβάσεως άπορρεοόσας υποχρεώσεις του». 

’Άρ-δρον 9. 

1. Εις ήν περίπτωσιν αί προθεσμία:, α: άναφερόμεναι εις 
τήν παρούσαν συμπληρωματικήν Σόμβασιν. δέν καταστεί δυ¬ 
νατόν νά τηρηθούν υπό τοϋ Μελετητοΰ δι’ οΐονδήποτε λόγο/. 
ό όποιος δέν ·δά δόναται νά άποδοδή εις υπαιτιότητα αυτού, 
αί προδεσ,μιαι αύταί -δά παρατα-δοϋν άναλόγως δι’ ίσον χρόνον 
προς τήν προκλη-δείσαν κα-δυστέρησιν. 

2. Εις ήν περίπτωσιν ή όλοκλήρωσις όλων τών μελετητών, 
αί όποίαι άναφέροντα: εις τήν σόμβασιν καί τήν παρούσαν συμ¬ 
πληρωματικήν σόμβασιν, περιλαμβανομένης καί τής τελικής 
έγκρίσεως υπό τοϋ εργοδότου καδυστέρησις πέραν τής ίης Ι¬ 
ουλίου 1981 δι’ οΐονδήποτε λόγον (ό οποίος συνέβη κατά τήν 
διάρκειαν τών μελετών ή έτι κατά τάς τελευταίας οάσεις 
τών οριστικών εγκρίσεων) ό όποιος δέν ·δά δόναται νά άτοδο- 
•δή εις υπαιτιότητα τοϋ Μελετητοΰ ή οποιοσδήποτε ύπεργολά- 
6ου αϋτοϋ. ·δά καταβληθούν εϊς τον Μελετητήν αί άκόλου-δοι 
συμπληρωματικά! αποζημιώσεις, υπολογιζόμενα·, εις ποσοστού 
δυο τοίς εκατόν (2%)· κατά μήνα καδυστερήσεως έπί τής 
αρχικής αμοιβής, τής μνημονευόμενης εις τήν παρ. 9.1 τοϋ 
άρ-δρου 9 τής άρχικής συμβάσεως. ώς αυτή άντικα-δίσταται 
διά τής παρ. 1 τοϋ άρ-δρου 6 τής παροόσης συμπληρωματ.- 
κής Συμβάσεως. κα 1 τανεμομένης εϊς έβδομήκοντα πέντε τοίς 
εκατόν (7ί5%) γαλλικά φράγκα καί είκοσι πέντε τοίς εκατόν 
(25%) δραχμάς. Τοιαϋται συμπληρωματικά! άμοιβαί -δά κα- 
ταβάλλωνται μηνιαίως εις τον Μελετητήν καί ·3ά άναδειο- 
ροϋντα: ώς άν αφόρετα: εις το άρ-δρον 9 τής συμβάσεως. Έάν 
παρά ταϋτα. εις τήν περίπτωσιν κα-δ’ ήν άνατε-δή εις τόν Με¬ 
λετητήν ή οριστική μελέτη διά τήν κατασκευήν τοϋ έργου ή 
μέρος αυτής, αί έν λόγω συμπληρωματικοί άμοιβαί δέν ·δά 


καταβληθούν διά οιανδήποτε περίοδον κα-δυστερήσεως. ήτις 
συνέβη κατά τήν διάρκειαν τής έκτελέσεως τής οριστικής 
μελέτης διά τήν κατασκευήν. Μετά τήν παρέλευσιν εξαμήνου 
έάν όλα: αί οριστικά! εγκρίσεις δέν έχουν είσέτι δο·δή ό Με¬ 
λετητής δικαιούται νά λόση διά καταγγελίας τήν σόμ-βασιν 
καί τήν συμπληρωματικήν σόμβασιν αέ τάς εϊς τήν παρ. 15. 4 
τοϋ άρ·δρου 15 τής συμβάσεως όριζομένας συνέπειας. 

8. Διευκρινίζεται ότι: 

*) Ή οριστική έγκρισις δίδεται εις τόν Μελετητήν έφ’ 
•Οσον ό εργοδότης -δεωρήση ότι ή ϋποβλη-δείσα υπό τού Μελε¬ 
τηρού εργασία άνταποκρίνετα: πρός τούς όρους τής συμβάσεως 
καί λαμβάνει ϋπ’ όψιν τάς έντολάς τάς δο-δε'σας υπό τοϋ ερ¬ 
γοδότου εις τόν Μελετητήν σχετικός πρός τά; υποχρεώσεις 
του. 

ι £) Η παρ. 5.5. τοϋ άρ-δρου 5 τής σιμυάσεω* ;·ν έχε: 
εφαρμογήν ώς προς τάς όριστικάς εγκρίσεις. 


Αρ-μρον 10. 

Απαντες ο: όρο: τής συμβάσεως. τής ύπογραοεισης 
4ην Ιουνίου 1977. οϊ όποιο: δέν τροποποιούνται διά τής 
ρεύσης συμπληρωματικής Συμβάσεως παραμένουν έν ισχύ: 


άρ-δρον 


/ της -υμοασεως εχει επίσης εφαρμογήν οια 
ν'.. ’ 


παρούσαν συμπληρωματικήν Συμοασίν. Επίσης οιαοηποτε 
τί-δεσις. παράλειψις. ϊκυρότης ή παρατυπία εις οίονδήι 
όρον αυτής τής Συμβάσεως δέν -δά έπηρεάση ή άκυρώση ο 
δήποτε άλλον όρον αυτής, καί ή προκΰπτουσα: διαφωναι 
πρός τήν ερμηνείαν αυτής έν συν; /ω καί/ή έν σχέσε: π 
οΐονδήποτε όρον ή διάταξιν αυτής. ·δά έρμηνευ-δή καί ·δά β 
σαφηνισ-δή ώς πρός τό περιεχόμενό·/ τη; δι' εφαρμογής ι 
κανόνων καλής πίστεως καί έντιμων εμπορικών έ-δίμων. 

(Ιί Συμβαλλόμενοι 
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Διά τόν Εργοδότην 
ΑΛΕΣ. 1ΙΑΙ1ΑΔΙΗΤΟΝΛΣ 


Διά τόν Μελετητήν 
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ΡΙΚΒΚΕ ΗΑΙΝΤΙΚΚ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΚΛΓΛΑΓΠΙΣ 
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ΟΟΜΡΕΕΜΕΝΤΑΒΤ ΟΟΝΤΚΑΟΤ 

Ρογ ίΕβ Αηαβικίπιβηΐ οί ΙΕβ ΟοηίΓ&οί δί^ηβΟ οη ίΕβ 

4.6.1977 (ΟονβΓηιηβηί Ο&ζβίίβ Νο 183/1/28.6.77) 

ίοβ ίΕβ ΡβΓίοπηηηοβ οί ίΕβ ΡΓβΙίιηίη&Γγ 5ΐα6γ ίοΓ 

ίΕβ ΟοηδίΓαοίίοη οί ΑίΕβηδ ΜθΙγο ΟβηΐΓβΙ Νβί\νοΓΕ. 

ΤΕβ ρΓβδβηΙ ΟοιηρΙβπιβηί&Γγ ΟοηίΓ&οί ίδ πι&Οθ ίη 
ΑίΕβηδ οη 31ίΕ ΜηΓβΕοί ίΕβ γββΓ 1980, Εβίλνββη, ίΕβ 
ΟγθθΡ Οονβπιιηβηί 6υ1γ ΓβρΓβδβηίβά Εγ ίΕβ ΜίηίδίβΓ 
οί Οοιηιηυηίο&Ιίοηδ ΑΙβχ&ηάβΓ Ρηρεκίοη^οηοδ, Εγ νηΊυβ 
οί ίΕβ Οβεϊδίοη Νο 11914/72/31.3.1980 οί ίΕβ ΜίηίδίβΓδ 
οί ΟοοΓάίη&Ιίοη, ΡυΕΙίο \Υογ 1« ηηά 0οηιηιυηίθ3ΐίοηδ, 
ηηά 1β£3ΐ1γ Ϊ88υβ0 ϊη γΡιβ ΟονβΓηιηβηί Οηζβίίβ (Νο 332Β/ 
31.3.80) ηη(1 ΕβΓβίηβίίβΓ ΓβίβΓΓβΟ Ιο &δ «Τΐιβ ΕπιρΙογβΓ» 
88 ίΕβ ίίΓδί ρηΓίγ, 8Π(1 ίΕβ ΟοηδΟΓίίυιη οί ίΕβ ΡγθποΕ 
ΟοηβηΚίης Ρπτηδ, 

η) 30ΡΚΕ ΤΒΑΝ3ΡΟΒΤ υΚΒΑΙΝδ δ.Α. (30ΡΒΕ- 
ΤΙΙ) \νίίΕ ΗβηάςαβΓίβΓδ ΐη Ρηπδ, 12 - 14 .Βιΐβδ ΟβδβΓ 31γ. 

6) 300ΙΕΤΕ ΟΕΝΕΒΑΕΕ ΒΕ ΤΕΟΗΝ^ΌΕδ ΕΤ 
Β’ ΕΤυΌΕδ (δ.Ο.Τ.Ε.) δ.Α., ϊνίίΕ ΗβδάςπβΓίβΓβ ίη 
ΡπΙβηοχ, 33 (/)υηί Νδΐίοπηί. 

ο) δΟΟΕΕΕΒΟ δ.Α., \νίίΕ Ηβ8θςυ&ΓΐθΓ8 ϊη 94 ΟΕβ- 
νίΐΐγ - Ε8 γοθ, 25 Ροηί 0β8 ΗβΠβδ δίΓ. 

&8 \νβ11 38 ΙΕβ οοορβΓ&ίίη§ λνϊίΕ ίΕβ &Εονβ ίθΓβί§η Ρίπηδ, 
ΟΓββΡ ΟοηδυΙΟη^ Ρίηη «Α.Β.Κ. ΑΒΟΝΙδ - ΒΒΕΤΤΑ3 
- ΚΑΒΕΑΡΤΙ3» - Οοηδυ1ϋη§ Εη^ίηββΓβ (Β.Ν. 23) χνίΕΗ 
ΗβηάςηηΓΐβΓδ ίη ΑίΕβηδ, 106 ΤΕβηιίδΙοοΙβουδ δίΓ., 88 
Γβδυΐίδ Ιγοπι ΙΙιθ δυΕιηίδδίοη οί ίΕβ οπ^ίηβΐ ΟοηδΟΓίίυηι 
8§ΓββιηβηΙ Οηΐγ ΓβρΓβδβηίβ(Ι Εγ: 

1. ΒηγηιοηΟ Αγ388θ, ΡΓβδί<1βηΙ - Οβηβΐ'ηΐ Μβηο^βΓ 
ίοΓ δΟΡΚΕΤυ, ίη νΪΓίυβ οί ΙΕβ §ίνβη Εγ ΙΕβ Βο&γΟ οί 
Όϊγθθ1ογ 8 ηΐ3η63ΐβ &ί ίΕβ πιββίίη^ οί 28.6.1977 γνΕίοΒ 
πΐθβΐίη§’8 άυΐγ 8β&1β<1 βχίΓβοί οί ΙΕβ ΜίηηΙβδ Εβδ Εββη 
δυΕιηίίΙβ<3. 

2. ΒβΓη&ΓίΙ Ρ&ηοοηηίθΓ, Ββρηίγ ΟβηβΓβΙ Μηη&^θΓ 
ίοΓ δ.Ο.Τ.Ε., ίη νΪΓίυβ οί ίΕβ 8ρβοί&1 ΙβίίβΓ οί ρΓοοοΓβ- 
ίίοη ΟαΙβΟ 27.5.1977, οΐιιΐγ 8β8ΐβ(1, Γθηβ\νθ<1 οη 21.3.1980 
&η6 δυΕππίΙβά. 

3. ΡίβΓΓθ δηίηΙίβΓ, ΒηβοίοΓ ίοΓ δΟΟΕΕΕΒΟ, ίη νίΓίοβ 
οί ίΕβ βρβοίίίο ρΓθοιΐΓ3ΐίοη 6&1βά 1.10.1979 ηηά §ίνβη 
Εγ Ιηοςυβδ Β&οΕθΙθζ, ΡΓβδίΟβηί, - ΟβηθΓαΙ Μβηβ^ββ οί 
ΙΕβ δοοίβΐγ, \νΕο Εη8 Εββη 6υ1γ βηρολνβΓβιΙ. 

4. ΟβοΓ^βδ Μ. ΚβΓίδίΙίδ ίοΓ «ΑΒΚ - ΑΒΟΝΙδ - 
ΒΒΕΤΤΑ3 - ΚΑΒΕΑΡΤΙδ Οοηδη1ίίη§ Εη^ίηββΓδ» ίη 
νΪΓίυβ οί ΙΕβ πηάβΓ Νο 21834/22.1.1973 ΙβίίβΓ οί ρΓοβπ- 
Γ&Ιίοη οί ΙΕβ ΝοΙβΓγ οί ΑίΕβηδ ΕίΐΌδίηί Μίΐοί. 

Αβ ΙΕβ δββοηά ρβΓίγ ββΙΙβΟ ΕβΓβίηβίίβΓ «ΤΕβ Ββδί^η 
Οοη8η1ΐ3η1η. ΒΕΟΑΕΙδΕ ΙΕβ ηηιβηΟπιβηΙ οί ΙΕβ Οοη 
ΐΓ8βΙ ίοΓ ΙΕβ ρβΓίοΓηπδηββ οί ΙΕβ ΡΓβ1ίπιίη3Γγ δΐηάγ ίορ 
ΙΕβ ΟοηβίΓηοΙίοη οί ΑίΕβηδ ΜβίΓΟ 0βηί,Γ3ΐ ΝβίννοΓΕ 
δί^ηβΟ οη ΙΕβ 41Ε ^ϋηβ 1977 (ββΐίβά ΕβΓθίηηίίβΓ «ΙΕβ 
ΟοηίΓηβί») \\·8δ βοηδίΟθΓβΟ ηβββδδαΓγ Εν ΕοίΕ ΡβΓίίβδ. 

\ΥΗΕΒΕΑδ : 

&) ΤΕβ ΜίηίδίΓγ οί 0οπιπιηηίβ3ΐίοη8 (ΕπιρΙογβΓ) 
ΙΕγοο^Ε Οβοίδίοη Νο 19809/129/27.7.1978 Εηδ ηρρΓονβΟ 
ΙΕβ ΟβηβΓβΙ ΒβροΓί ηηΙίβίρ&Ιβά ίη 3Γΐίβ1β 5 ρ3Γ3§Γ. 5.3. 
οί ΙΕβ ΟοηίΓδβί 3η0 ίη βιΌβΙβ 4 ρ&Γ3§Γ. 4.1.2. οί ΙΕβ 
ΤβΓπΐδ οί ΒβίβΓβηββ 8η0 χνΕίβΕ \\’33 δηΕηιίΙΙθΟ οη Ιίτηβ 
Εγ ΙΕβ ϋβδί^η ΟοηβυΙΙ&ηΙ. 

Ε) ΊΈβ ΜίηίδίΓγ οί ΟοπιπιιιηίββΙίοηδ (ΕπιρΙογβΓ) 
ΙΕγοπ§Ε ΙβίίβΓ Νο 26691/131/31.7.1978 Ιο ΙΕβ Οβδί 8 η 
ΟοηδηΒβηΙ 

83) 1ΐ8δ (ΙβίίηβΟ (τβίβΓ Ιο ΙΕβ &1ΐ3βΕβ(1 (ΐΓ 3 \νίη§ 046/ 
ΑΤΗ-ΜΙδ-ΕΟ-ΕΝ 001) ΙΕβ ΟβηβΓδΙ Εβγουί οί ΙΕβ 
ΜθΙγο ΝβΟνοΓΕ βοηδίδίίη^ οί Ιννο Πηβ8 Α βηΟ Β \νίΐΕ Ιο- 
Ιαί 1βη§ΐΕ οί &ρρΓθχίπι&Ιβ1γ 28,2 Κΐπΐδ, βΕβΓηβΙβπζίη^ 
Ιίηβ Β 38 οί ίίΓδί ρποπίγ βηΟ Ιίηβ Α 38 οί δβοοηΟ ρποΓίίγ. 


ΕΕ) Εηδ δδβοιΊαίηβίΙ Ιίιβ ηβββδδίΐγ, <1ηβ Ιο ΙΕβ ίηβιβίΐδβ 
οί ΙΕβ Ιβη^ΐΕ οί ΙΕβ ηβΙ\νοιΈ ίο Εβ δΙικΙίβΟ 38 &ηΙίβίρΗίβί1 
Εγ ίΕβ ΕοηίΓβοί Βοπι βρρΓΟχίιηβίβΙγ 18,7 Κίπιβ ίο 
3ρρΓοχίηΐ8ίβ1γ 28,2 Κ1ηΐ8, ίΕβ βΕβη^β οί ίΕβ ηβίννοΓΕ’δ 
βοπιροδίΐίοη ρΓοροδβά Εγ ίΕβ Όβδψη Οοηδηΐίβηί βηΟ 
ίΕβ ηββββδίΐγ οί β&ΓΓγίη£ ουί &η Εβοηοπιίβ δίηΟγ βοη- 
ββΓηίη^ ίΕίδ ηβί\Υ 0 ΓΕ, ίο &ιηβη<1 ίΕβ ΕοηίΓ3βί ίηΕίη^ 
ίηίο οοηδίΟβΓβίίοη ίΕβ ίβΓηιβ οί ίίδ 3Γίίβ1β8 6 &ηά 7. 

β) ΤΕβ βοηΐΓ3βίίη§ ρ&Γίίβδ Ε&νβ ηιυίυβίΐγ βδββΓίβίηβΟ 
ίΕ&ί ίΕβΓβ βχίδίδ ίΕβ ροδδίΕίΙίίγ ίο βοπιρίβίβ ίΕβ ΡΓβΙί- 
ποίηβΓγ δίηΟγ ίοΓ ρβΓί οί ΙΕβ ηβί\νοΓΕ ΕβΓβίη&Εονβ 6β- 
ίίηβΟ χνίίΕ ίοίβΐ 1βη§ΙΕ βίΐιι&1 ίο ίΕβ οηβ βηίίβίρηίβΟ ίη 
ίΕβ ΟοηίΓδβί, λυΕϊοΕ ίηοΙπΟβδ: 

&8) Είηβ Β, οί ίίΓδί ρποπίγ, ννΕίβΕ 8ί&Γί8 ΪΓοηι δβροΐίη 
3Π(1 ίο11ο\νίη§ ίΕβ οοηΓδβ ΑίίίΕί - Ε8Π88& δίΓ. - Ββΐίγηηηί 
- Οιηοηίθ - δγηί8°;ηΐ3 - Οίγηιρίοη - Ν. Κοδηιοδ - Αηβ- 
Ιοίοδ - Α§. Ιοαηηίδ βηΟδ 8ί ΒβρΕηί. 

ΕΕ) δβοίίοη Α.1. οί Ιίηβ Α, οί δββοηΟ ρποπίγ, (ΕβΓβί- 
ηηίίβΓ β&ΙΙβά «δβοίίοη Α1») \νΕίοΕ βίβΓίδ Βοπι ίΕβ Λνβδί 
βΟ§β οί ΚβΓ3ηιίΡο8 είηίίοη βηά ϊο11ο·\νίη§ ίΕβ βουΓδβ Μο- 
η3δίΐΓ3ΐά - δγηία^Γηη - ΕΛ Γ 3η§β1ί8ηιο8 - Μηνίΐΐί - Αΐβ- 
χηπΟγ&β Ανβ. - Ρ&ηοΓπιου - ΕγυΙΕγοβ δίηνΓοβ βηάδ &ί 
ίΕβ β3δί βι1§β οί ΟΕοΙβγ^οβ δί&ίίοη (Α5). 

0) ΤΕβ οοηίΓ3θίίη£ ρηΓίίβδ Ε&νβ 8§Γββά οη ίΕβ ρβΓίοΓ- 
πιβηοβ οί ίΕβ ΡΓβΙίηιίη&Γγ δίυ6γ ϊογ ίΕβ βχίβηβίοηδ οί 
Είηβ Α (ΕβΓβίηδϊίβΓ οηΐίβιΐ «δβοίίοη Α2») ίο ίΕβ \νβ8ί ίο 
δίβίίοη Ε^&ίβο 2 (ΕβΓβίηηίίβΓ οβίίβά «δβοίίοη Α2 \νβδί») 
βηά ίο ίΕβ ηοΓίΕ β&δί ίο ΟβΓδΕ&δ Αίίίΐείδ (ΕβΓβίη&ίίβΓ 
08ΐ1β6 «δβοίίοη Α2 Ε&δί») ννΕίοΕ οοηδίίίηίβδ ηάάίίίοηβΐ 
\υογΕ, ίοΓ \ν τ ΕίοΕ &η βηιβη^ηιβηί ίο ίΕβ ΟοηίΓηοί ίδ Γβ- 
(ΐηίΓβά, ίβΕΐη^ ίηίο οοηδΐάβΓοΙίοη 3Γίίο1βδ 6 &η6 7 οί ίΕβ 
όοηίΓ&οί. 

β) ΤΕβ οοηίΓ&οίίη§ ρηΓίίβδ Ε&νβ 8§Γββά οη ίΕβ ρβΓΪΟΓ- 
πιηηοβ οί ίΕβ ίο11ο\νίη§ δηρρΙβιηβηί&Γγ δίηάίβδ ΕβΓβί¬ 
η&ίίβΓ ο&ΐίβεί ίΕβ «δπρρΙβηιβηίαΓγ δίηάίβδ»: 

3&) ΤΕβ Ββδί^η Εοηδηΐίδηί Ε38 Εββη οΕΙί^βο! ίο ο&ΓΓγ 
οηί 3(Μίϋοη3ΐ ίβοΕηΐοο - βοοηοηιίο οηβίγδίδ οί ηΙίβΓηη- 
ίίνβ δοΕβηαβδ τβίβίίη^ ίο ν&ποηδ βδρβοίδ οί ίΕβ \υογΕ, ολ 7 θγ 
3η6 βΕονβ ίΕοδβ ηηίίοίρ&ίβά ίη ίΕβ ΕοηίΓηοί. 

ΕΕ) ΤΕβ Ββδί^η Εοηδυΐίβηί Ε&δ Εββη οΕΙί^βά ίο ο&ΓΓγ 
οηί βάάίίίοηβΐ \νοιΈ ηβοβδδβΓγ 3δ 3 Γβδηΐί οί ΙΕβ οοογ6ι- 
ηοίίοη οί ηιβίΓΟ, \νίίΕ οίΕβΓ Γβοβηίΐγ ρΐηηηβά πι3]ογ ρΓο- 
)βοίδ, ίη ίΕβ ΑίΕβηδ 3Γβ3. 

οο) ΟοπίΓοΙ ηηά οΕβοΕίη^ ΛνίίΕίη ίοΓίγ ίίνβ (45) ο&- 
ΙβηάδΓ άηγδ οί ίΕβ ΕιηρΙογβΕδ τβ^υβδί οί ίΕβ ίίηηΐ όΐΓβίί 
ίη Εη^ΕδΕ. οί ίΕβ ίβοΕηίοβΙ δρβοίίίοβίίοηδ οί ίΕβ ΙδΑΡ 
ηβ\ν Γθ11ίη§ δίοοΕ, ννίίΕ 8 νίβ\ν ίο ρβΓπιίί ίΕβίβ Εηγπιο- 
ηίζηίίοη \νίίΕ ίΕβ Γοΐΐίη^ δίοοίο \νΕίοΕ \νί11 Εβ ηββά ίοΓ ίΕβ 
ηιβίΓΟ. 

ΤΕβ δίοίϋβδ Γβίβπ’βά ίη ίΕβ ί\νο δηΕρ&Γ&§Γ8ρΕ8 33 ηη(1 
ΕΕ οί ίΕβ ρΓβββηί ρ&Γ8£Γ8ρΕ Ε&νβ βΐΓββάγ Εββη ρβΓίοΓ- 
ηηβ8 3 π 6 ίΕοδβ Γβίβιτβά ίη ίΕβ 1&δί 8ηΕρ&Γ8^Γ&ρΕ (οο) 
8Γβ ίο Εβ ρβοίοπηβοΐ. 

ί) ΤΕβ Ββδί^η Εοηδηΐίβηί βί ίΕβ ΕπιρΙογεΡβ ΓβςηβδΙ 
Εβδ βΐΓββΕγ ρβΓίοΓηιβι! 8η Εοοηοηιίο δίη6γ, ΕβΓβίηαίΙβΓ 
ΓβίβΓΓβοΙ ίο 88 ίΕβ «Εοοηοηιίο δίηοΐγ». 

ΤΕβ οοηΐΓ3βίίη£ ραΓίίβδ Εθνβ β^Γββά ίΕβί ίΕβ \υογΕ 
ΓβίβΓΓβοΙ ίο ίη ροΓβ^ΓβρΕδ (β) 3η(1 (ί) &Εονβ, οοηδίίίηίβδ 
ηάΕίίίοηοΙ \\όγΕ, ίη βοοοΓΕηηοβ ννίίΕ ΑΓίίοΙβ 6 οί ίΕβ Οοη- 

ΐΓ8θί. 

ΤΗΕΒΕΡΟΒΕ 

ΤΕβ ίο1]ο\νίη§8 νν'βΓβ 3§Γββ6: 

Αιίίοΐβ 1. 

ΤΕβ 3ηΕρ3Γ3§Γ3ρΕδ ΪΓΟίη 8 ίο § ίο^βίΕβΓ ννίίΕ ίΕβ ρΓβ- 
Οβίΐίη^ ρ3833£β ίΐ'οηΐ ίΕβ ρ3Γ3^Γ3ρΕ & οί ρβΓί 1, ίίίίβι! 
«Ριο)βοί ϋοδοπρίίοη», οί ίΕβ ΤβΓηιδ οί ΒβίβΓβηββ, λνΕίοΕ, 
8Γβ 3ίί3θΕβ6 3η6 ίοπη οη ίηίβ§;Γ&] ραι ί οί ΙΕβ ΟοηίΓΗβί, 
3Γβ Γβρίαοβά Εγ ίΕβ ίο11οννίη§;: 
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Τΐιβ ιηβίΓΟ Ιο 1)β δΙυάίβΟ βχίβηιΐδ ονθΓ βρρΓΟχίιηηίβΙγ 
28,2 Κΐπΐδ βηιΐ ίηβΐηάβδ: 

ο) Είηβ Α, ννίίΕ 3 Ιβη^ίΕ οΓ ηρρΓΟχίηιηίβΙγ 18,7 Κΐηΐδ 
βχίβηάίη^ ϊγοώ) Ε§η1βο (δίηίίοη Ε§η1βο 2)'ίο ΟβΓηΕη. 

0) Εϊηβ Β, ννίΐΕ 3 Ιβη^ίΕ οΓ ηρρΓΟχίηιηίβΙγ 9,5 Κΐηΐδ, 
βχίβη(1ίη£ Γγοπι δβρο1ί3 Ιο ϋηρΕηί. 

ο) δίηίίοπδ, ηρριπίβηηηί δβΓνίββ οοηηβοίίοηδ, Γο11ίη§ 
δίοβΕ, 81 ογ3§θ γηπίδ 3ΐΐ(1 πιηίηίβηηηοβ ίηοίΐίίίβδ Ιϊηίεϊη^ 
ηηά 8Θΐ·νίη£ ίΕβ ηΕονβ πιβηίίοηβ(1 Πηβδ Α 3τκ1 Β βχβΐιι- 
(1ίη§ ηην Ιίηΐίίη^ Εβίννββη ΙδΑΡ Ιίηβ 3Π(1 ΟβΓβΙβηδ ννοΓίι- 
δΐιορκ. ΤΕβ δίηιΐγ Ιο 1)β Γβιηίΐίβιΐ Εγ Ιΐιβ 1)βδί§η ΟοηδπΙ- 
ίηηί, (1οθ8 ηοί ίηβίικίβ ηηγ 8ίικ1ν Γβΐηίβιΐ Ιο ΙδΑΡ Εηβ, 
ΘΧΟβρΙ ίΕβ Ι3δ1ί ρΓβνίοιίδΙγ (ΙθδΟΓίΕβίΙ ϊη ραΓ;ι«Γ 3 ρΕ ρ, ββ 
1ΐΘΓθίη1)θίθΓ6, ίη ίΕβ ρΓ63Π)Ε]β. 

ΤΚβ δίικίίβδ οοηιρπδβ βίβο: 

ά) «δορρΙβπιβηΙηΓγ δίηάίβΒ» 1ΐ6Γ6Ϊη3ΐ»ονο ρΐβίϊηβίΐ ίο 
ρ3Γ3§Γ3ρΕ β οί Ιΐΐβ ρΓΘ3ΐη1)1β. 

β) Τΐιβ Εοοηοηιίο δίικίγ ΕβΓβίηβΕονβ (1θΓΐηβ<1 ίη ραι·η- 
§Γ3ρ1ι ί, οί ίΕβ ρΓβηπιΕΙβ. 

ΑγΙιοΙθ 2. 

Ρ3Γ3£Γ3ρ1ι 2.2. 3ηι1 2.3. οί ρ3Γΐ 2 ίίίίβιΐ «Οι^βηίδβΙίοη, 
Μηηη^βπιβηί βηοΐ ΟήβοΙίοη», οί Ιΐιβ Τβπηβ οί ΒοίβΓοηοβ, 
3 γθ Γθρίοοβίΐ Ον ΙΕβ ίο11οννίη$: 

«2.2. διιρβΓνίδίοη οί ΐ,ΐιβ ΡΓβΙίιηίηηΓν δίυιΐγ. 

ΤΕβ ΓβδροηδηΕΠίίγ ίοΓ ίΕβ διιρβΓνίδίοη οί ίΕβ ΡγοΕ- 
ηιίηοΓγ δΐυιΐγ ίδ ηδδί^ηθά Ιο ίΕβ ΟΓ^ηηίδηίίοη οί ΙΙτΕβη 
Τ Γοηδροτΐ (Ο.Α.δ.), ννΕο ίδ οΕΕ^βιΙ Ιο βοηίτοί οηιΐ Γβροβί 
οη Ιΐΐθ \νοΓΕ δΐιΕηιίΙίβιΙ Εγ ΙΕβ Ε)βδΕ>η ΟοηΒπΗηηί, Εβίοββ 
ίί8 ΠηηΙ ηρρΓΟνηΙ Εγ ΙΕθ ΕπιρΙογβΓ. 

2.3. ΤΕθ ΕπιρΙογθΓ ηίίβΓ ρβοροδηΐ Εγ Ο.Α.δ. ιηηγ οιι- 
§3§ο βρββίηΐ οοηδπΐίηηίβ ίοι· Εβίρίη» Ο.Α.δ. ίη ΐΕβ ρβΓ- 
ίοπηηηοβ οί ίΕβ δυρθΓνίδίοη οί ΙΕθ ΙΕοΙίιηίοΗΐ'γ δίικίγ». 

ΑΓίίβΙβ 3. 

1. ΤΕβ Ιβδί ΙΙΐΓββ ρ3Γ3§Γ3ρΕδ οί 3Γΐίρ1β 4, 1ίί1β(1 «ΟΕΕ- 
§ηίίοη οί ίΕβ ΕπιρΙογβΓ» οί ΙΕθ Οοπίβηοί 3 γθ βηηββΐΐβά. 

2. ΤΕβ ρΓβδβηί οοιηρΙβηιβηΙηΓγ οοπίβηοί »1ΐ3ΐ1 βηίββ 
ίηίο ίοΐΌθ ννΕβη ΐΕβ ίο11ο\νίη« βοηιΗίίοηδ 3 γο ϊιιΙίίΠβιΙ: 

ο) ΡιιΕΕοηίίοη οί ΙΕθ ρββδβηί οοπιρΙβιηβηίηΓγ οοη- 
ίτηοί ίη ίΕβ ΟονβΓηηιβηί Οηζβίίβ. 

Ε) ΝοΙίίίοηΙίοη ίο ίΕβ Ββδίρ,η Οοηδυΐίηηί οί ΙΕβ Επιρίο- 
γββ’δ (Ιββίδίοη οοηββΓηίη^: 

33 ) ίΕβ §βηβΓ3ΐ Ιοοηίίοη οί ίΕβ «βηοι-ηΐ ονβιΕηιιΙ κΙιορ, 
3η(1 οί 1ί§Εί ΓβροίρδΕορ Γογ Εηβ Α ίοΓ ίΕβ Γθ11ίη£ δίοοΕ, 
ίο^βίΕθΓ ννίίΕ ίΕβ Γβπιίίί3ηθ6 οί ΙΕθ οοΓββδροηιΙίη» ίορο- 
§Γ 3 ρΕίο τη3ρ8, οί ίΕβ 803ΐθ οί 1 : 1000, ογ 3βπα1 ρΕοίο- 
§Γ3ρΕίβ8 3ηά ίΕβ Πβ0β883Γγ ρ3Γ3ΓηβίβΓ8. 

ΕΕ) Εΐβοίπβ ροννβΓ βιιρρίγ, νβηίίΐηίίοη 3η<1 ηη“ οοηάί- 
ίίοηίη^. Ιί ΙΕβ ΕπιρΙογβΓ ίηΐιβδ 3 (Ιββίδίοη (Ιίίίβιβηί ίβοπι 
ίΕβ ΓββοΐΏΐηβηιΙβίίοη δίβίβι! ίη ίΕβ Οβηββηΐ Κβροβί, ίΕβ 
ηβοβδδ 3 Γγ 5ΐιρρ1βιηβηί3Γγ νυογΕ \\ου1(1 Εβ ίΓβαίβίΙ 38 
βΧίΓ3-\Υ0ΓΕ 38 ρβΓ 3Γίίβ1β 6 οί ίΕβ ΟοηίΓθβί. 

ββ) ΤΕβ ΕθΓίζοηί3ΐ 3ΐί^ηηιβηί 3Π(1 Ιοη^ίίικίίηβΐ ργο- 
ίίΐβ οί Ιίηβ Β. 

β) Εο11ο\νίη§· ρβγιηοηί: 

Είίίββη ρβΓββηί (15%) οί ίΕβ βοηίΓοβΙ ηιηοιιηί ίη 
ϋΓ3β1ΐΐη38, ΓβίβΓΓβίΙ ίο ΕβΙθίηβίΙβΓ ίη ΙΕβ 3πΕρ3Γ3£Γ3ρΕ 
(1 οί ρ 3 Γ 3 §Γ 3 ρΕ 1 οί ΑιΊίοΙβ 7 οί ίΕβ ])Γβ8βηί οοπιρίβηιοηίη- 
τγ ΟοηίΓβθί, ίο^βίΕβί’ ΛνίίΕ ΙΕβ ίηίβΓβδί βί ίΐιβ νηίβ οί 
βίβνβη ρβΓββηί (11%) ρβΓ γβ3Γ ίβοπι ΟβίοΕβΓ ίβί 1979 
υηίίΐ ίΕβ Εηίβ οί ίηβίηιβίίοη οί ρβγιηοηί §ίνβη ίο ίΕβ 
Ββηΐί Εγ ΙΕβ ΕπιρΙογβΓ. 

Ιη β 38 β ίΕβδβ βοικίίίίοηβ 3, Ε ηη(1 ο Ε;ινβ ηοί Εββη 
ΓυΙΠΙΙβΐΙ χνίίΕίη ΙΕγοο τηοηίΕδ 3ΪίβΓ ίΕβ δίςηαίιΐΓβ οί 
ΙΕβ ρΓβββηί βοηιρΙβπιβηίθΓγ ΟοηίΓβοί, ίΕβ Οβδί«η Οοη- 
κιιΐίαηί ιηβν ίοποίηπίβ ίΕβ ΟοηΙτβιΤ «οβοπίίηξ ίο ίΕβ 
1381 ρΓονίδίοηδ οί ρ3Γ3»Γ3ρΕ 15.4. οί ΛτΙίοΙβ 15 οί ΙΕθ 
ίηίίίηΙ ΟοηίΓηβί. 


3. Ρ3γηαβη1 οί ίΕβ ίο11ο\νίη§ ίββδ $Ε3ΐ1 Εβ ιηβάβ ίο 
ίΕβ ϋβδί^η Οοηδηΐίβηί \νίίΕίη 3 ιηβχίπιηηι ρβπο<1 οί 
ίοΓίγίϊνβ (45) (Ιβγδ ίΓοτη ΙΕβ 03ίβ οί ίΕβ δί^ηβίαΓβ οί 
ίΕβ ρΓβδβηί βοπιρΙβπιβηΙβΓγ ΟοηίΓ&βί, ίβίΐίη^ ννΕίβΕ ίΕβ 
ϋββί^η Εοηβηΐίθηί πιηγ βρρίγ ίΕβ Ιβδί ρΓονίδίοηβ οί 
ρ3Γ3§Γ3ρΕ 15.4 οί ίΕβ ίηίίίβΐ ΟοπίΓοβί, ηοίννίίΕδίβηάίη^ 
ίΕβ 3ρρ]ίβ3ίίθη οί ρ3Γ3^Γ3ρΕ 11 οί ΑΓίίβΙβ 7 οί ίΕβ ρΓβ- 
ββηί οοΓηρΙβπιβηίβΓγ ΕοηίΓβοί. 

3) ΙΕβ ραΓί οί ίΕβ 3(1(1ίίίοη3ΐ ίββ» ΓβίβΓΓβά ίο ίη ίΕβ 
8θΕρ3Γ3£Γ3ρΕδ 3 οί ρ3Γ3£Γ3ρΕ 3 3Π(1 ρ3Γ3|»Γ3ρΕ 4 οί 
ΑγΙϊοΙο 7 οί ΙΕβ ρΓβδβηί οοιηρΙβπιβηίηΓγ 0οηΐΓ3βί. 

Ε) ίΕβ «δηρρ1οπιβηΐ3Γν ίββ» Γβίβιτβιΐ ίο ίη ραιη^ΓηρΕ 
5 οί ΑΓίίβΙβ 7 οί ίΕβ ρΓβδβηί οοηιρΙβιηβηίβΓγ ΟοηίΓαοί. 

ο) ΙΕβ ίββ ίοΓ ίΕβ Εοοηοηιίο δίιηΐγ, ΓβίβΓΓβιΙ ίο ίη ρ3Γ3- 
§ι·αρΕ 6 οί ΛγΙϊοΙο 7 οί ίΕβ ρΓβδβηί <Όΐηρ1οιηοηί3Γγ Οοη- 
ΐΓ3θί. 

4. ΤΕβ ίίιηβ κοΕβίΙπΙβ οοηοθΓηίηβ ΙΕβ κίαϋίβδ οί ίΕβ 
Ιΐββί^η Οοη.δηΐίαηί ίοΓ Εηβ Λ (δβοίίοη Λ1 βηιΐ δβοίίοη 
Α2) 3ηΕ ίοΓ ίΐιβ ονβΓΕβυΙ ΓβρηπδΕυρ ηη»! ίοΓ ίΕβ Ιί^Εί 
ΓβρβίΓβΕορ οί Ιίηβ Α, \νίΙ1 δίβΓί ίη 3ηγ οβδβ, ηίίβΓ ίΕβ 
ρηγιηβηί οί ίΕβ βΕονβ ίΕτββ ίββδ. 

ΛγΙ'ιοΙθ 4. 

ΤΕβ Ιίηιβ δοΕβΕηΙβ Ιογ Ιίηβ Α δΕθΙΙ Εβ 38 Γοΐΐοννδ: 

β) δβοίίοη Α1 

\ΥίίΕίη οηβ ιηοηίΕ οί ίΕβ (Ιηίο οί βηίΓγ ίηίο ίυΓΟβ οί 
ίΕβ ρΓβδβηί οοιηρΙβπιβηίηΓγ ΕοηίΓββί ,βηΕ ιιροη ίΕβ 
Οβδί^η ΟοηδπΙΙ.Ίηί ρπιροδοί ννίίΕ τβδρβοί ίο ίΕβ αΐί- 
ί,ηιιηβηί οί ίΕίβ δβοίίοη ραΓδπηηί ίο (Ιίδβιΐδδίοη οί ίΕβ γο- 
Ιηίίνβ ρ3Γ3ΓπβίΓβδ, ίΕβ ΕπιρΙογβΓ \νί11 ΓβηϋβΓ Είβ (Ιβοίβίοη 
ίοι· ίΕβ ΕοΓίζοηίβΙ αΐί^ηπιβηΐ ηηΕ ίΕβ Ιοη^ίίικίίηβΐ ρβο- 
ίίΐβ. 

Ε) δβοίίοη Λ2 Εβδί 

33 ) ΙΙροη ΙΕβ (Ιηίο οί βηίΓγ ίηίο ίοΓΟβ οί ίΕβ ρι·β.8βηΙ 
οοιηρΙβπιβηίηΓγ Οοηίτηβί, ίΕβ ΕπιρΙογβΓ βΕ&ΙΙ ΓβπιίΙ ίο 
ίΕβ Βββί^η Οοηβαΐίηηί ίΕβ Ιοοηίίοη οί ίΕβ οογγιιΙογ βηιΐ 
ίΕβ ρηΓ3ΐηβίβΓ8 ηίίβοίίη^ ίΕβ Εοπζοηίαΐ βΐί^ηπιβηί ηηά 
Ιοη^ίίηΕίηβΙ ριοίίΐβ, ίηοίηιΐίη# Ιορο^ΓηρΕίο ηιβρδ αί 
ΙΕβ δβηΐβ οί 1:1000. δΕουΙο! ίΕοββ ηιβρβ ηηιΐ ίηίοΓηιβίίοηβ 
ρΓονβ ίο Εβ ηηκηίίδίηοίοΓγ , ίΕβ ϋββί^η Εοηδίιΐίηηί %νί11 
ίιηιηβιΐίηίβΐγ Γβηυβδί ίβοπι ίΕβ ΕπιρΙογβΓ οοπιρΙοπιβηίηΓγ 
ίηίοΓηιηίίοη, \νΕίοΕ δΕοΙΙ Εβ ρΓονίάβιΙ χνίίΕίη 15 ιΐβγδ. 

ΕΕ) \ΥίίΕίη 2 ηιοηίΕβ ίπιπι ίΕβ ιΐηίβ ιιροη ννΕίβΕ 
ίΕβ ΕπιρΙογβΓ Εηβ Γβπιίίίβιΐ ηΐΐ ίΕβ ίηίοηηηίίοη τβ- 
ίβΓΓβιΙ ίο ίη ίΕβ ρρβνίοηδ δΐιΕρηΓΗ^βηρΕ, ΙΕβ ϋβδί^η 
Εοηδπΐίβηί βΕ&ΙΙ Γβπιίί ίΕβ Εοήζοηίβΐ βΙί^ηΓηβηί ηηά 
ίΕβ 1 οη§ίίικ 1 ίηη 1 ρΓοίΠβ 3 ί ίΕβ δοηΐβ οί 1 : 1000 . 

οο) \νΐΐΕίη η ηιηχίιηηπι ρβήοιΐ οί 30 (Ιηγβ ϊγοπι ίΕβ 
(Ιηίβ οί ίΕβ ΓβΓηίίίηηββ οί ίΕβ (ΙοβηηιβηίΒ ΓβίβΓΓβιΙ ίο ίη 
8 πΕρ 3 Γ 3 ^Γ 3 ρΕ (ΕΕ) ΕβΓββΕονβ, ίΕβ ΕπιρΙογβΓ βΕθΙΙ βοηι- 
ρΐβίβ Είβ Γβνίβνν οί ίΕβδβ ιΐοβυιηβηίδ Γβηιίίίβιΐ Εγ ίΕβ Όβ- 
8Ϊ§η Οοηδηΐίηηί 3ηι1 βοπιβ ίο η (Ιββίδίοη βοηοβΓηίη^ ίΕβ 
ΕοΓίζοηίηΙ ηΐΐ^ηπιβηί ηηιΐ ίΕβ Ιοη^ίίυιΐίηαΐ ρβοΠΙβ. 

δΕοιιΕΙ ηο (Ιββίδίοη Εβ ΙηΕβη ννίίΕίη δπβΕ η ρβποά, ίΕβ 
ιΐβΐην ρβηηίβιΐ ίο ίΕβ Ββδί^η Εοηδηΐίβηί ίοτ ίΕβ ΓβπιίΙ- 
ίηηβε οί ίΕβ δίικίν Γβΐηΐβίΐ ίο Εηβ Λ δβοίίοη Α2 Εβδί δΐιηΐΐ 
Εβ βχΙβηΕβΟ ίοΓ η ρβπυ(1 βηπηΐ ίο ίΕβ βηρρΙβπιβηίηΓγ 
ηππιΕβΓ οί (Ιηνδ ηβοβδδηβγ ίο ίηΕο βποΕ η (Ιββίδίοη. 

(Ε 1 ) \νίίΕίη 60 (Ιηνδ Γγοπι ίΕβ τβηιίίΐηηοβ οί ίΕβ (Ιοοπ- 
ιηβηίδ ΓβίβΓΓβιΙ ίο ίη δυΕροβη^ΓηρΕ ΕΕ ΕβΓββΕονβ, ΙΕβ 
ΕπιρΙογβΓ δΕβΙΙ Γβπιίί ίΕβ ίορο^ΓβρΕίβ ιηηρδ Ιο^βίΕβΓ 
ΛνίίΕ ίΕβ δοϊΐδ άβίβ (ΕοββΕοΙβδ βνβΓγ 400 ίη). 

ββ) λνίίΕίη 1 πιοηίΕ ίβοπι ίΕβ ΓβΓηίίίηηββ οί ίΕβ ίο- 
ροβΓβρΕίοηΙ ιηηρδ ηηιΐ βοίΐδ ιΐβίη (ΕβΓβίηηΕονβ δηΕρβΓη- 
«ΓαρΕ (Μ), ίΕβ ΕπιρΙογβΓ δΕβΙΙ Γβπιίί βοπιρΙβπιβηΙβΓγ 
δοίΐδ (Ιαίη (ΕοΓβΕοΙβδ βνβΓγ 200 ηι) ιιηΐββδ ίΕβββ ιβ βη 
η^Γββπιβηί ίο ίΕβ οοηίΓ3Γν Γβδηΐίίη^ ίΓοηι ίΕβ ηηίιπβ οί 
ίΕβ υυογΕ. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


ο) δβοίίοη Α2 λΥβδί 

\Υϋ1ιίη οηβ πιοηΐΗ ίβοηι ίΗβ (ίηίβ οί βηίβγ ίηίο ίοβοβ 
οί ίΗβ ρββδβηί βοπιρίβηηβηί ηβγ Εοηίβηοί ίΗβ Εβηρίογββ 
δΗηΙΙ ηοίίίγ Ηίδ άβοίδίοη οοηοββηίη§ ίΗβ Ηοβίζοηίβΐ βΐί- 
£ηιηβηί ηηά ίΗβ Ιοη^ίίικίίηηΐ ρβοίίΐβ. δΗοιιΙά Ιΐιβ Εηιρίο- 
γββ οΗοοδβ βη η1ί§ηηιβηί οίΗββ ίΗηη ίΗβ οηβ ίοι· \νΗίοΗ ίΗβ 
Οβδί^η Εοηδυΐίβηί Ηβδ ηΙβββΟγ ίΗβ ίορο^ββρΗίο τηβρδ 
3η(1 ίΗβ ^βοίβοΗηίοβΙ δυβνβγ, ίΗβ Ιϊιηβ ββςηίββοΐ Ιο οοπι- 
ρΐβίβ ίΗβ ηβοβδδββγ δυβνβγδ \νου1<1 Ηθ η<Μβ(1 Ιο ίΗβ ίίιηβ 
ΙίιηϊΙ άβίίηβοΐ Ηβββίηβίίββ ίη δηΗρηβη^βηρΗ (1 οί ρββη- 
£ΓηρΗ 2 οί Αβίίοΐβ δ οί ίΗβ ρββδβηί οοιηρίοηιβηίββγ Εοη- 
Ιβ3θί. 

(ί) Οβηβββΐ ονββΗηιιΙ ββρβίβδΗορ βηΟ Ιί§Ηί ββρηίβδΗορ 
οί Ιίηο Α: 

η) \ΥίίΗίη 15 άβγδ, δΙηβίίη§ Ιγοπι ίΗβ οίηίβ οί βηίβγ 
ίηίο ίοβοβ οί ίΗβ ρββδβηί οοιηρΙβιηβηίηΓγ Εοηίββοί, ίΗβ 
ϋβδί^η Εοηδπΐίηηί δΗηΙΙ ββπιίί 3 ιηηρ Οβίίιηίίίη^ ίΗβ 
3ΓΘ3 ίθΓ \νΗίθΗ ίθρθ£Γ3ρΗίθ Π13ρ8 3Γβ ΓβφΠΓβ(Ι. 

Η) λΥίίΗίη 1, 5 ιηοηίΗ 8ΐ3βίίη§ ίΐ’οιη ΙΗβ Οηίβοί ββ- 
βηίίίίη§; Ηγ ίΗβ ϋβδί§η Εοηδυΐίηηί οί ΙΗβ ιη3ρ ββίββββιΐ 
ΗβββηΗονβ ίη 3, ΐΐιβ ΕπιρΙογβΓ δΗβΠ ββηιίί ίορο^βηρΗίο 
ιηβρδ ηί ίΗβ δοβίβ οί 1:200 ίοβ ίΗβ §βηββ3ΐ ονββΗηιιΙ ββ- 
ρβίβδΗορ 3Π(1 Η§Ηί Γθρ31Γ8ίΐθρ οί Ιϊηβ Λ. Ιη 0386 οί (Ιθΐβγ 
ίοβ ΙΗβ βββηίίίβηοβ οί ίΗβδβ ιΐοουιηβηΐδ ίΗίδ δυρρίββηβηίη- 
τγ ρβποΟ οί ίίβηβ \νοιι1ι1 Ηβ ηιΐιίβά Ιο ίΗβ ίίβηβ Ιίηιίί ρβο- 
νίάβΟ ίη δυΗρηββ^ββρΗ (ί) οί ρβββ^βηρΗ 2 οί Αβίίο1β 5 
οί ίΗβ ρββδβηί οοβηρίθτηβηίηβγ Εοηίββοί. 

Αβίίοΐβ 5. 

1. Ρηββ^βηρΗ 5.3. οί ηβίίοΐβ 5 οί ίΗβ Εοηίβηοί ίίΐίΐβίΐ 
«Ιηίίίηίίοη βΐηίβ ηηιΐ (Ιηββίίοη οί ίΗβ Εοηίβηοί» ϊδ οηηοοί- 
ΙββΕ 

2. ΤΗ8 ϋβδί^η Εοηδίιΐίβηί δΗηΙΙ ββπιίί Ιο ΙΗθ Εηβρίογββ 
ίΐδ δίυβίίβδ ίη Εη^ΙίδΗ Ιηηφίη^β \νίίΗίη ΐΗβ ίοΙ1ο\νίη§ ίίβηβ 
ΙίηηίΙ, ίΗβ δίικίίβδ ίη Οβββΐί Ιβη^υβ^β Ηβίη§ βββηίίίοιΐ 1 
βηοηίΗ Ιβίββ: 

β) ίοΓ Ιίηο Β: 7.5 ηιοηίΗδ δίηβίίη^ ίΓοπι ΙΗβ ιίηίβ οί 
βηΐΓγ ίηίο ίοΓΟβ οί ίΗβ ρΓβββηΙ οοιηρΙβπιβηΙβΓγ οοηΐΓβοΙ. 

Η) Γογ δβοΐίοη Α1: 9 ηιοηΐΗδ 8ΐ3Γΐίη§ Ιγοπι ίΗβ Οβίβ 
ηροηννΗίοΗ ΙΗβ ΕπιρΙογβΓ Ηβδ ηιηάβ ίΗβ ηοΐίίίβηϋοη τβ- 
ίβΓΓβίΙ ίο ίη 8υΗρ3Γ3£Γ3ρΗ 3 οί ΑγΕοΙθ 4 οί ίΗβ ρΓβδβηί 
00Γηρ1βηιβηί3Γγ ΟοηίΓβοί. δββίίοη Α.1 οί Είηβ Α \νί11 ηοί 
Ηβ δίικΙίβΟ 38 οη ορβΓβίίοηηΙ δββίίοη Πιιί 38 3 ραΓί οί ΙΗβ 
\νΗο1β Ιίηβ Λ. ΤΗβ βφίίριηβηίδ οί Ιίηβ Α δΠηΙΙ Ηβ δίικϋβοί 38 
3 λνΐιοΐβ, ίΗβ βοΓΓβδροηοΙίη^ 8ίη(ϋβ8 Ηβίη§ Γβηιίίίβηββ 
οί ίΗβ 83πιβ ίίτηβ 38 ίΗβ οίΗβΓ δίηΟίβδ ΓβΙβίβΟ ίο ίη 
δββίίοη Α2 \Υβ8ί ογ Α2 Εβδί, \νΗ3ίβνβΓ 3Γβ ΓβπιίίΙβΓΐ ΙΗβ 
Ιηίβδί. δΗοηΙΟ ίΗβ ΕηιρΙογβΓ οΐββίβΐβ ίο Ηβνβ 3 ρβΓί οί 
Ιίηβ Α ΒίυΟίβά 38 3η ορββηΐίοηηΐ δββίίοη, ίΗβ 8ίυ<1ίβ8 ίο 
Ηβ ίιηρίβπιβηίβίΐ λνουΐιΐ ίΗβη Ηβ ίΓβηίβά 38 3η βχίβ 3 ννοβΕ 
38 ρβΓ 3Γί ίβΐβ 6 οί ίΗβ (]θηΐΓ3θΙ. 

ο) Ιογ δββίίοη Α2 Ε38ί: βί^Ηί (8) ιηοηίΗδ 8ί3ΐΊίη§ ίβοιη 
ΙΗβ (Ιβίβ οί ίΗβ άββίδίοη ΓβίβΓΓβά ίο ίη 8υΗρ3Γ3£Γ3ρΗ ββ 
οί ρ3Γ8^ΓβρΗ Η οί 3Γίίβ1β 4 οί ίΗβ ρΓβββηί οοοιρΙβπτιβηίηΓν 
ΟοπίΓηοί. 

<1) Ιογ ΙΗβ δββίίοη Α2 \Υβδί: ίβη (10) πιοηίΗδ, δίηβίίη^ 
ίβοπι ΙΗβ (Ιβίβ προη ΛνΗίβΗ ίΐιβ Ειηρίογββ Ηβδ ηοίίΓίββΙ 
ίίδ ίΐββίδίοη ΓβίβΓΓβΟ ίο ίη ρ 3 Γ 3 ^Γ 3 ρΗ β οί ΑΓίίοΙβ 4 οί 
ίΗβ ρββδβηί οοιηρΙβΓηβηΙοΓγ ΟοπίΓοβί, ογ Ηβδ ΓβιηίίίβΟ ίο 
ίΗβ ϋβδί^η Εοηδίιΐίβηί ΙΗβ δαί'νβγδ ηιβηίίοηβΟ ίη ρηββ- 
£Γ3ρ1ι β οί ΑΓίίοΙβ 4 οί ίΗβ ρββδβηί βοηιρ1βπιβηί3Γγ Οοη- 

ίΓ3βί. 

β) Ιογ 1ί§Ηί ΓβρβίΓδΗορ οί Ιίηβ Β: δβνβη ηηοΐ Ηβΐί (7,5) 
πιοηίΗδ δίβΓίίη^ ίβοπι ίΗβ Οηίβ οί βηίβγ ίηίο ίοβοβ οί ίΗβ 
ρββδβηί οοΓηρΙβηιβηΙβΓγ Εοηίββοί. 

ί) ίοβ ονεβΗοπΙ ΓβρβίββΗορ βη(1 Ιί^Πί ΓβρβίβδΗορ οί 
Ιίηβ Α, \νίίΗίη ΙΗβ ίίπιβ Ιίαιίί ΛνΗίοΗ ίδ πιβηίίοηββΐ ίη 
8ηΗρ3Γ3§Γ3ρΗ Ο οί ίΗβ ρββδβηί ρ3Γ3§Γ3ρΗ ίθΓ δββίίοη 
Α2 Εβδί. 


%) ίοβ Γο11ίη§ δίοβΗ: ίΗβββ (3) ιηοηίΗδ βηΟ ίίίίββη (15) 
Οβγδ, δί3βίίη£ ίβοηι ίΗβ (Ιβίβ οί βηίβγ ίηίο ίοβοβ οί ίΗβ 
ρββδβηί οοιηρΙθίηβηίβΓγ ΟοηίΓββί. 

Αβίίβΐβ 6. 

1. ΤΗβ ρβββ^ΓβρΗ 9.1 οί ββίίβΐβ 9 οί ίΗβ ΟοηίΓβοί ίδ 
Γβρίβοβιΐ Ην ίΗβ ίοΙΙο\νίη§:: 

«9.1. ΤΗβ ϋθδί^η Οοηδηΐίβηί’δ ίββ ίοβ ίΗβ Ρββίβηιί- 
ηββγ δΙηΟγ ίοβ ίΗβ ρβΓίοηηβοβ οί ίΗβ λυογΗ, βοοοβΟίη^ 
ίο ίΗίδ ρβοροδβΐ εηΗηπίίβΟ ίη δβρίβηιΗββ 1976, βηίΐ 
ΐΠββββίίβΓ β^ββικί Ηβίλνββη Ηϊγπ βη<1 ίΗβ Μίηίδίβγ οί 
Οοηιηηιηίοβίίοηδ, ββΙίβΟ ΠβββίηβίίβΓ «ίηίίί&1 ίββ» οονββ- 
ίη^> β)1 ίΗβ ννοβίίδ οί ίΗβ Ρββΐίηιίηοβγ δίικίν οί Είηβ Β, 
βηιΐ οί δββίίοη Α1 οί Είηβ Α ίηβίικϋη^ ίΗβ ββρβίβδΗορδ, 
ίδ βΐθίίηβίΐ 38 ίο11ο\νίη§ (νβΐηβ πηοΐββ βοοηοβηίοβΐ οίβοπηι- 
δίβηββδ ρββνβίΐίη^ ίη ΟβοβτηΗββ 1976): Ευηβρδηπι 
10.708.700 ΕΡ (ίβη ηβίΠίοη δβνβη Ηυηάββιΐ βί^Ηί ίΗουδβηίΙ 
δβνβη Ηυη(ΐΓβ(1 ίββηοΗ ίβηηοδ). ΑΙδο Ιυπιρδηπι 66.917.400 
ϋβδ (δίχίγ δίχ ΓηίΙΙίοηδ ηίηβ ΗηηιΐΓβά δβνβηίββη ίΗοιίδ- 
3η(1 ίοηβ ΠοπηϋΓβίΙ ΟβηοΗπιβδ). ΤΗβ ηΗονβ δυπίδ 3ββ 
ρ3Ϊ<Τ ίη ίηδίβίπιβηίδ 3η(Ι βοοοβΟίη^ ίο ίΗβ ββίίοΐβ 7 οί 
ίΗβ ρββδβηί οοιηρΙβιηβηίβΓγ Εοηίβηοί. ΤΗβ βΗονβ δηηΐδ 
βονββ ίηΐΐγ 311 ίΗβ Όβδί^η Εοηδηΐίηηί’δ βχρβηδβδ, δυοίι 
38 ίοβ βοΐυηΐ \ν3§βδ, δηΐηβίβδ, βΠον/ηηοβδ, ηοοοπιοάβίίοη 
3η(] Ιββηδροβίβίίοη, ίοβ ίβίη^β Ηβηβίίί, ονββΗβ3(1, ίη- 
βΐυοίίη^ Ιί&ΗίΙίίγ βηά ρβοίβδδίοηηΐ ίηδυβηηοβδ, ρβοίίί, 
3δ \νβΙ1 38 οίΠββ βχρβηδβδ 3η(! οΗηβ^βδ, ββδηΙΙίη§: ίβοηι 
ΙΗβ ρββίοβηιηηββ οί ίΗβ ννοβΗ, 3ΐκί ίη "βηββηΙ, ίβοβη ίΗβ 
ρβολίδίοηδ οί ίΗβ Εοηίβηοί. ΤΗβ ίοββί^η οηβββηογ' ροβ- 
ίίοη οί ίΗβ Οβδίφΐ Οοηδηΐίβηί’δ ίηίίί&Ι ίββ δΗβΐί Ηβ ίη 
υηΠίοοΗβΟ Γιιηβίδ βηΟ δΗβΙΙ Ηβ ίβββΐγ βχροβίβΗίβ βηά ίί 
\νί11 Ηβ βΗββ^βηΗΙβ ίο ίΗβ ΡιιΗϋο Ιηνβδίηιβηί ΒηΟ^βί. 
ΤΠίδ ροβίίοη οί ίΗβ ϋβδί^η Εοηδπΐίηηί’δ ίηίίί&Ι ίββ ιηηγ 
Ηβ δηΗ]ββί ίο ίΗβ ίββηΐδ οί ίΗβ ΡββηοΗ &βββΕ ββοηοηιίο 
ρβοίοβοΐ ν&Iί(1 ίβοβη ΕβββηιΗββ 21, 1975, ηίίββ ίΗβ 3§- 
βββηΊβηΙ οί ίΗβ ίηίβββδίββί ΡββηοΗ ηηά ΟβββΕ ΑυίΗο- 
βίίίβδ». 

2. ΤΗβ ίίβδί 81ΐΗρ3Γ3§Γ3ρΗ οί ρ3Γ3§Γ3ρΗ 9.2 οί 
Αβίίβΐβ 9 (βδββΐηίίοη ίη Ιοβηΐ οηβββηογ) οί ίΗβ Εοηίβηοί 
ίδ ββρΐ3ββ(1 Ην ΙΗβ ίο11ο\νίη§: 

«ΤΗβ ρηβί οί ίΗβ Ιηηιρδηιη ίββ οί ίΗβ ϋβδί^η Εοηδυΐ- 
ίβηί ρβγβΗΙβ ίη Ιοβαί οιπτβηογ ννΙιίβΗ βίβο Οββίνβδ ίβοηι 
ίΗβ ΡηΗΙίβ Ιηνβδίηιβηί ΒιηΙ^βί, δΗηΙΙ Ηβ δηΗ)βοί ίο βδ- 
οβίηίίοη, Ηηί οηΐγ ιιρ ίο βί§Ηίγ ρββοβηί (80%) οί ίίδ 
νηΐυβ, Ηγ ηιηΐίίρίγίη» ίΗηί ρββοβηίβ^β Ηγ ίΗβ ββίίο 
Κ/Βο ίη \νΗίβΗ Κο ίδ ίΗβ Νηίίοηηΐ Εβηρίογπιβηΐ βοΐΐβ- 
βίίνβ Εοηίβηοί ίη ίοβοβ οη ίΗβ Οηίβ οί δί^ηηίηββ οί ίΗβ 
Εοηίβηοί («Ιυηβ 1977) ηηβΐ Κ ίδ ίΗβ Νηίίοηηΐ Επιρίογβη- 
βηί ΕοΙΙβοίίνβ Εοηίβηοί ίη ίοβοβ οη ίΗβ (Ιηίβ οί δΐιΗπιίδ- 
δίοη οί ίΗβ ίηνοίοβ οί ρββίοιίίο ρβγηιβηί». 

3. ΤΗβ Οβδίφΐ Εοηδηΐίηηί’δ ίββδ ίοβ ίΗβ Ρββΐίιηίηηβγ 
δίιηΐγ οί Ιίηβ Α δβοίίοη Α2 οβίΐβίΐ ίη ίΗβ ρββδβηί οοηα- 
ρίβηιβηίββγ Εοηίβηοί «ΑάΟίίίοηηΙ ίββ» ίδ (Ιβίίηβά 38 ίοΐ- 
]ο\νδ (νβΐηβ οηβΙβΓ βοοηοιηίοηΐ οίβοαπίδΐηηοβδ ρββνηίΐίη^ 
ίη ΌβοβηιΗββ 1976): Ευπιρδαηι 3.533.871 ΡΡ (ίΗβββ 
ηοίΠίοη ίίνβ Ηπηίΐββΐΐ ίΗίβίγ ίΗβββ ίΗοηδηη(ί βί§Ηί Ηπη- 
ΟββΟ δβνβηί^ 7 οηβ ΓββηοΗ ίββηοδ) ηη<1 Ιπηαδηηι 22.082.742 
Όβδ. (ίννβηίγ ί\νο ηιίΐΐίοη βί^Ηίγ ίννο ίΗοηδβηά δβνβη 
Ηπηοΐββιΐ ίοβίν ί\νο ΠββοΗιηβδ). Νίηβίγ ρββοβηί (90%) 
οί βηοΗ ίηδίηΐιηβηί ίο Ηβ ρβίοΐ ίη ίββηοΗ ίβηηοδ δΗβΠ Ηβ 
δυΗ)βοί ίο βδοβίηίίοη Ην βρρίίοηίίοη οί ίΗβ βηίίο δ/δο 
3δ ρβονκΙβΟ ίη ηβίίοΐβ 9.2.Η οί ίΗβ ίηίίίηΐ Εοηίβηοί. 

Εί^Ηίγ ρββοβηί (80%) οί ββοΗ ίηδίηίπιβηί ίο Ηβ ρβίά ίη 
Οβ3οΗηΐ38 δΗηΙΙ Ηβ δΐιΗ]βοί ίο βδοβίηίίοη ηβ ρβονίάβίΐ 
ίη ρβββ^ββρΗ 2 οί ίΗβ ρββδβηί Αβίίοΐβ. ΤΗβ ίοββί^η ονιβ- 
ββηογ ροβίίοη οί ίΗβ ϋβδί^η Εοηδυΐίηηί’δ ηΟάίίίοηβΙ 
ίββ δΗβΠ Ηβ ίη υηΗ1οο1ίβ(Ι ίιιηίΐδ 3η<1 δΗβΠ Ηβ ίβββΐγ 
βχροΓίβΗΙβ 3π<1 ίί \νί!1 Ηβ ο,Ηββ^βηΠΙβ ίο ίΗβ ΡιιΗϋο Ιη- 
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νββίιηβηί Βικ1§εί. ΤΡίδ ροΓίίοη οί Ιΐιβ ϋθδί^η ΕοηΒοΙ- 
ΙβηΙ 8 8(1(1ίΙίοη3ΐ1 ίθβ ηιβγ 1>βηβΓϊΐ (τόπι ίΡε ίβνοιίΓηΡΙβ 
ΙβΓπΐδ οί ίΡβ ί,ΐι ϊγ(1 ΕγοποΡ &Γββ1ί βοοηοηιίβ ΡγοΙοοοΙ 
ίΐβίβ Ιγογη ΜογοΡ 17ίΡ, 1979 ηίίβΓ ίΡβ η^Γβεηιβηί οί 
ΐΗβ ίηίβΓβδίβά ΡΓβηε,Ρ ηη<1 ΟτεβΡ ΑυίΡοπίίβδ. 

4. ΤΡε Οβδί^η Οοηκυΐίβηί’δ ίββδ Ιογ (Ρε δοΓνίββδ 
ΓβϊβΓΓβίΙ Ιο ίη 5ΐιΡρ3Γ3£Γ3ρΡ (3 οί ΑΓίίβΙε 1 οί Πιε ρεεδβηί 
οοΓηρΙβητιεπΙαΓγ ΕοηίΓββί, ΡβΓβίηβίίβΓ οα11β(1 «δΐιρρίε- 
ιηβηΙβΓγ ίββ» βΡηΙΙ Ρβ: Ευπψδυιτι 1.178.500 ΙΤ’ (<>ηβ 
ηιίΠίοη οηο Ριιη(ΐΓβ(1 βηβΐ ββνβηίγ είρΡί ίΡοηδηηΗ »η<ί 
ίϊνβ ΙιηηΟΓβΟ ΡγοποΙι Ργηποβ) ηηιΐ 1ηηιρ8πηι 3.427.801) 
Οΐ’8. (ίΡεβο ιηϋΐίοη ίοιίΓ ΡηπίΡ-εβΙ ΙννεηΙν 8βνοη ΙΙιοη- 
8&η0 ηη<1 είμΉΐ ΡοιηΙγοιΙ ΒπιβΡηιη.δ). 

(Υβΐιιο υικίβι- ββοηοιηίβηΐ βίιτιιηιβίαηβεδ ρΓβνηίΙίηΐ’ 
ίη ΟβεβπιΡβι- 1976 ηηιΙ Ιο 1)β βδβηΐηίβιΐ «8 ρεονκίειΐ ίη 
ρΆΓΆβΓαρΙι 3 οί &Γίίο1ο 6 οί ΙΡε ρΓθββηΙ βοιηρίοιηεηίηι-ν 
ΟοηίΓηβί. 

5. ΤΡε ϋβδί^η ΟοηδίιΙΙηηί’δ Γββδ ϊογ Ιΐιο Εβ,οηοιηίο 
8ίιιάγ ΓβίθΓΓβΟ ίο ίη ρηΓη^ΓβρΡ ο οί ΑγΙϊοΙο 1 οί ΙΙιο 
ρΓβδβηί βοηιρΙβηιβηΙηΓγ Εοηίβββί δΐΐϋΐί Ρε. Ιιπηρδίιιη 
500.000 ΓΡ (ίίνβ Ριιηοίΐ'βιΐ ίΡοιι$ηη(1 Ρτεηοΐι Ετηη εκ ) 
8η0 500.000 Γ)γ 8 (ίίνβ ΡπηβίΓβίΙ ίΡοηβηιηΙ ΠΓηεΡηιηδ). 
ΤΡεββ Ιβδί ίββδ &Γβ ηοί 8ΐιΡ]βοί ίο βδοαίαίίοη. 

ΑτίίβΙβ 7 

ΤΡβ Αείίοΐβ 10 οί ΙΡβ Γ.οηίπηΙ ίδ ι-ερίηιείΐ Ργ ΙΙιο 
ίοΙΙοχνίηγ: 

«ΑιΙίβΙβ 10 
ΤθΓπΐδ οί Ρηγιηεηί 

1. Ιηΐίϊβΐ ϋβδί^η Οοηδυΐίηηί’δ ίββ ίη ΙοεηΙ οιιπ-βηβγ: 

ΤΡβ 3£Γβθ(1 δυιη ννΐιίοίι ΓβρΓβββηίδ ίΐιβ ίηϊίίηΙ ίβο ίη 
Ιοββΐ ουΓΓβηογ ννίΐΐ 1»β ρηίίΐ 38 ΓοΙΙοχνίηρ;: 

η) Τχνεηίγ ρβΓββηΙ (20 %) οί ίΐιβ ηφ-εββΐ ϊηΐΐΐαΐ ίββ 
ίη ΟΓηβΡιηηδ 38 ρΓβρ3γτηβηί η^ηίηδΐ 3η βςαίνηίεηί 
ΙβΙΙβΓ οί §ιΐ3Γ3ηΙββ οί 3η βρρΓονβι! ΒθοΡ ίη ΟΓβεββ. 

Ρ) Ρϊίίββη ρβΓββηί (15%) ιιροη κπΡιηϊδδίοη οί ΙΙιο 
0 βηβΓ3ΐ ΒβροΓΐ ίη Εη§1ίδΡ Ι.ηηρ; ικφβ. 

ο) Τβη ρβΓοεηί (10%) ηροη ίίηαΐ ηρριονηϊ οί ΙΙιε 
ΟβηβΓβΙ Κβροι-ί ίη ΟεβΡ ΕηηοιίΒ^ε. 

0) Ρϊίίββη ρβΓΟβηί (15%) 3ί ΙΡβ οιη] οί Πιο δίχίΐι 
ιηοηίΡ ίβοπι Ιδί ΑρτίΙ 1979 3§ηίηδί ηη βςηίναΐεηί Ιείίει· 
οί §υ3Γ3ηίββ οί βη βρρΓονεΟ ΒβηΡ ίη Οβεββε χνίιίοΡ 
Λ,νίΐΐ Ρβ ΓθίηΓηβΟ ηροη ΒυΡπιίίίβΙ οί ίΡβ ΡΓβ1ίηπη«ι·γ 
δίυΟγ οί Είηβ 13 ίη Εη§1ίδΡ Εβη^ηβ^β. 

ε) Τβη ρβΓοεηί (10%) ηροη δηΡηιίδδίοη οί ΙΡβ Ργο- 
1ίπιίη3Γγ δΙοΟγ οί Είπε Β ίη Εη§ΙίδΡ Εηη^ηβ^ε. 

ί) Τβη ρβΓββηί (10%) ηροη ίΐιβ ίίηβΐ βρρΓονηΙ οί 
ίΡβ ΡΓβΙίπιίηηΓγ 8ίη0γ οί Είηβ Β ίη ΟΓββΡ Εβη^υβρβ. 

§;) Ρίνε ρβΓββηί (5%) ηροη ίΡβ δΐιΡιηίίίβΙ οί ίΐιβ 
ΡΓβΙίηιίηβΓγ δίαβίγ ίοΓ ΓβρβίβδΗορδίη ΡΖη^ΗδΙι Ββη^πβ^ε. 

Ρ) Ρίνβ ρβΓββηί (5%) ηροη δηΡηιίδδίοη οί ΙΡβ Ριβ- 
ΙίηιίηβΓγ 5ίαόγ οί δβοίίοη Α1 ίη Εη^ΙίδΡ Εηη^ηβγε. 

ί) Τβη ρβΓββηί (10%) ηροη ίίηβΐ βρρβονβΐ οί ΙΡβ 
ΡΓβΙίιηίηηΓγ 8ίη<1γ οί δεβίίοη Α1 ίη ΟβεβΡ Εβη^ηη^ε. 

2. ΙηίίίηΙ ϋβδί^η ΕοηδηΙίβηΡδ ίββ ίη ίοΓοίγη βπΓΓβηβγ: 
ίΡβ 3§Γββ(1 δηηι χνΡίβΡ ΓβρΓβδβηίδ ίΐιβ ίηίίίηΐ ίββ ίη Γο- 
Γβί^η βηΓΓβηβγ (ΡΡ) \νί11 Ρε ραίεΐ 38 ίοΙΙοχνίη^: 

3 ) 20% οί ΙΡβ ίοίβΐ οί ΙΡβ 8£Γεβι1 ίηίί ϊβ 1 ίεβ ίη Γιβικ Ρ 
ίβηηβδ \νί11 Ρβ ρβί(1 38 ρΓβρηγηιβηί, 38 8οοη 38 ΙΡβ Εοη- 
ίΓ 3 βί \νί11 Ρβ νβΐίά 3ίίβΓ Ρβίη^ 8ΐιΡ(1υβ(1 ίο ΙΡβ ΡΓβηβΡ - 
ΟβββΡ Ρίηβηββ ΡγοΙοοοΙ οί ίΡβ 21.2.75, ηροη ι1ε1ίνβΓίη<ί 
ίΡβ ίο11ο\νίη. (ΙοβυΓηβηίδ: 

3β) ΑβςηίΙίβηββ Γβοβίρί ίη ίχνο βορίβδ. 

ΡΡ)ΕβίίβΓθί ΟυβΓηηΙεβ βοΓΓβ8]>οη<1ίιιμ Ιο ΙΡβ ηιηοιιη! 
οί ίΡβ ρΓβρηγιηβηί. 


ββ) Οοοιΐ ρβΓίοπηαηββ βηβνηηίεε. 

ΤΙιε ηΡονβ ΙβίίβΓδ οί "ΐιβΓοηΙεε ιηιιβί Ρβ οί 3 ΡβιιΡ 
3 η(1 ίβδυβίΐ Ργ ηη αρρΓονεΟ ΙΡιηΡ ίη (τΓββββ. ΕδρββίβΠγ, 
Γβ^3Γ(1ίη§ ίΡβ ΙβίίβΓ οί "παίΉπίεβ οί ρββραγηιβηί, ΙΡβ 
βοηίΐίΐίοηδ (ΙοίίηεΡ ίη ρ3Γ3^Γ3ρΡ 9 οί ίΡβ [ΐΓβδβηί ΑγΒ- 
βίβ \νί)1 αρρίγ. ΊΊιε ρανιηβηί ννίΙΙ Ρβ βίίβ(·ίιΐ3ΐβ(1 ίη 
ίΓβηβΡ ίΓβηβδ ίη ΙΡβ Ρβ3<Ι(ΐ[η3ΓΐβΓδ οί ίΡβ Ββδί^η Οοη- 
8 ΐιΙίβηί, ηδίηρ ίΡβ Ιοαη ρΓονί(1β(1 ίο ΙΡβ ΙΡιηΡ οί (ίτεβεβ 
1>γ Ιίιβ ΕΚΕΒΓΓ ΝΑΤΙΟΝΛΕ 3ββοπΙίη}' ίο ίΡβ ΙΎβηοο- 
ΗεΙΙβηίβ ΡγοΙογ-οΙ <Ιηίβ»Ι 21.2.1975. 

Ρ) ΊΊιε ΓβίιπΡιΐΓ8(!πιεηΙ οί (,Ρβ πηηηίιιίη^ 80οί 
(Ρβ ίηίΙίηΙ ίββ ίο ίΙιο Οβδίμιι (ΙοηκιιΙίιιηΙ ννί 11 Ρβ δβίΐίβιΐ 
ίη βΗδΡ. Ργ ιΐδίηκ ΒιιγβΐΉ (!ι·β<1ίί (ΕΒΙίΙ)Π ΑΕΒΕΤΕΡΒ ) 
βοη8Ϊ8ίίη^ ίΡβ οΡ)β(·1 οί βΓβιΙίΙ ορβιηη^ (ΟΡνΕΒΤΙ ΜΕ 
ΒΕ ΕΙ3ΕΒ1Τ) ίοΙΡιννίημ; ίΐιβ πη<ΙβΓ8ίκηο<Ι ΛρΓβεηιβηί 
οί Ι'ίηηηείη^ (ΛΕΕΟΗΙ) Ι)Ε Ι'ΊΝΛΝΕΕ.ΜΕΝΤ) Ρβίννοβη 
ΙΡβ ΒηηΡ οί (ΐτοοβο. (ΛίΡβηδ) ηιηΐ Πιε ρπηιρ οί ΙΎβηεΙι 
Ι1;ιηΙ(8 (ΙίΓβεΙίηΙ Ργ ('.ΒΕΙ)ΙΤ ΙΛ'().\ΝΛ18, ΙΡίΓίδ, «η 
ίοΙΙοννδ. 

33 ) Ρίίίεβπ ρει-εεπί (15%) ηροη 8ηΡιιιί88ίοη οί Πηι 
(ΐβηβΐ'ηΐ ΗβροΓί ίη ΕιιρΙίχΡ Ι.ηη^ιηιρβ, 

ΡΡ)Τβη ριιιτβηΐ (10%,) ηροη Γίιηιΐ ηρρηινη) οί Πιε 
(ίοηβΓαΙ ΚβροιΙ ίη (ϊιββΡ Εοιι^ιΐΗ^ε. 

εε) ΡΊίίββη ρβΓββηί. (15%) ηί Πιβ »'Π(1 οί Πιε δίχίΐι 
ιικιηΐΡ Γπιιιι 1«1 ΑριίΙ 1979, αμηίιΐδί ηη β(|ΐιίνα1βη1 Ιείίει· 
οί (ίιηΐΓίΐηΙεβ οί ηη ηρρΓονβίί ΙΡιηΡ ίη (ίΐ’ββεε. \νΡίεΡ 
\νί1Ι Ρε ΓβΙηπιεΡ ιιροιι ηηΡιηίίίηΙ οί Πιε ΡιεΙίηιίηηΓγ 
ΒΙικΙν οί Είηβ I! ίη ΕημΙΕΡ Εηη^πηρη·. 

(|<Ι) Τβη ρβΓββηί (10%) ιιροη κιιΡιιιίΙΠιΙ οί ίΐιβ Ι’ιν- 
ίιηιίηοιγ 81 ικΐν οί Είηβ Β ίη Εη^ΡδΡ Επη^ηιιεβ. 

ββ) Τβη ρβΓββηί (10%) ηροη Πιε ΓίηοΙ »ρρπιν<ιΙ 
οί Πιο ΙΥεΙίηιίποΓν 8Πκ1γ οί Είηβ Η ίη Ει-εβΡ Εηημηηββ. 

ίί) ί ίνε ρβΓββηί. (5%) ηροη Πιε δΐιΡηιίΙΙη) οί Πιο 
1 > Γ«>ίίηιίηιιτγ ΚίικΙίεχ οί ΙΙβρηιι-δΙκιρδ ίη Κιι^ΙίδΙι Εηη- 
^πημε. 

τ) Ι-’ίνβ ρεί'εεηί (5"„) ηροη. ΗΐιΡιιιίΚηΙ οί Πιο ΡγοΙι- 
τηίηηΓγ .8ίικ1γ οί 8εε(.ίοπ Λ1 (>I Πιε Ιιπε Λ ίη Εη^ΙίηΙι 
Εηη^ηο^β. 

ΡΡ) Τβη ρβΓββηί (10 '’„) ιιροη ίίηηΙ ηρριονηΙ οί Πιε 
I > γο! ί * 1 1 ί π β γ ν δΐιηΐν οί Ηβείίοη Λ1 ίη (ιτβείν Εηη^ιΐΗ^β. 

5. Πβδΐ^η Ε(ΐπ8ΐι1ί3ΐιί’8 ηιΡΙίΙίοηηΙ ίβε ίη ΙοείιΙ εηι- 
νεικ ν. ΤΡε η^ΓββιΙ ηιιιιι \νΡίεΡ ΓβρΓβκβηίΗ Πιε :■<]<]ίΙΐοη;ιI 
Γββ ίη Ιηΐ'ηΙ ειιπ'βηβν χνίΙΙ Ρε ρηίιΐ 38 Γ«ι1Ιο\νίηρ: 

3 ) (Ιννβιιίν ρβΓββηί) 20% οί Πιβ ηγι-εειί «ηιΕΙίΙίοηβΙ 
ίεβ» ίη (ΐΓ3βΡηΐ38 38 ρΓβρβγηιβηί η^βίηδΐ 0Γ|ηίν»1βηΙ 
Ιείίει- οί ΟηαΓ3ηίοβ, οί 3η ηρρΓονειΙ Βηηΐί ίη Ετοεβε, 
38 ηιεηίίηηειΐ ίη ραΓΟ^ΓηρΙι 3 οί ΑιίίεΙε 'Λ οί Πιο ρΓβδβηί 
(οπιρΙβηιβηίβΓγ €οηίΓ3βΙ. 

Ρ) (8βνβη ροίηί Γίνε ρβΓββηί) 7.5% 3ί Πιβ (Ιββίδίοη 
1>ν Πιε ΕηιρΙογοΓ ιπεηΐίοηειΐ ίη ρ.-ίΓΚ^ΓηρΙι ε οίΑτΙίεΙβ 
4Οί (Ρε ρΓεδβηί βοιηρΙεηιεηΙβΓγ ΟιηίΓοεί (δββίίοη Α2 
ΙΥε.Ηί). 

β) (δβνβη ροίηί ίίνβ ρβΓββηί) 7.5% αί Πιβ (Ιββίδίοη 
Ρν Πιε ΕιηρΙονβΓ ιιροη Πιβ βΐί^ιιηιβηΐ οί δβοίίοη Α2 
Ι-ΟδΙ ιηεηίίοηοιΐ ίη δΐιΡρηπι^ΓΗρΙι ββ οί ρηΓηρι-ηρΙι Ιι 
<ι[ Λι-ιίβΙβ 4 οί Πιβ ρΓβδβηί βοπιρΙβηιβηίΗΓν ΓοηΙτββΕ 

ίί) (ίίίίββη ρβΓββηί) 15 «ί ίΡβ βη<1 οί Πιε δίχΠι 
ιποηΐΐι. οίΠτ Πιε (ΡιΙβ οί εηΐιγ ίηίο ίοβββ οί Πιβ ρΓβδβηί 
εοηιρΙεηιβηΠίΓγ ΟιηΒ-ηβΙ. β^ιίηδί ηη βφΐίνβίβηΐ ΙβίίβΓ 
(> ί (ίιΐΗΓηηίββ Ρείη" ΓβίππιβιΙ (ο Πιε 1)β8ΐ£η ΕοηδηΙίβηί 
; ,ί ι) 10 δΐιΡιηίΙίηΙ οί Πιε ΡΓβΙίηιίηηΓν 8ΐη<1γ ίη ΕορΙίδΡ 
Εηη^ιηιγε οί δββίίοη Λ2 \νβ8ί. 

ε) (ίίίίββη ρβΓββηί ) 15% ηί (Ρβ δΐιΡιηίίίηΙ οί Πιε 
ΡΓβΙίιηίηηΓγ 81ιη1ν οί 8εβ(ί<·η Λ2 νΐοδί ίη ΕημΙίδΚ Εα- 

ηβΐη-φβ. 

η (ίίίίβεη ρβΓββηί) 15% ηί ίΡβ δπΡηιίίίηΙ οί (Ρβ 
ΡΓβΙίηιίηηΓν 8ίιη1ν οί δββίίοη Α2 Εηδί ίη ΕρΓιβΡ Εβηφίη- 

Ρ'· 
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ί> ) (Ιβη ρβΓββηΙ) 10 % 31 ΙΕβ ίίηοί ηρρτονβί οί ΙΕβ 
Ρΐ'βΙΐπιΐη&Γγ δίικίγ οί δββΐίοη Α2 \¥β8ΐ ίη ΟεββΕ Εηη- 

Η) (Ιβη ρβΓββηΙ) 10 % &1 ΙΕβ ίίηηΐ ηρρΓονη! οί ΙΕβ 
ΡΓβϋπιΐη&Γγ δίικίγ* οί δββΐίοη Α2 ΕβδΙ ίη ΟΓββΙί Εβη^ηη- 
&6· 

4. Ι)θ8Ϊ§η ΟυηδυΙΙηηΙ’δ 3<1(1ίΙίοηαί ίββ ίη ίυι·βί§η βιη·- 
Γβηβν: IΗβ 3§Γθβ(1 8υιη \νίιϊβΕ ΓβριβδβηΙδ ίίιβ βάβίίΐίοηβΐ 
ίββ οί Ιίιβ Οβ8ί§η ΟοηδυίΙβηΙ ίη ίθΓβί§η βιίΓΓβηογ (ΡΡ) 
\νί!1 Ρο ριικί 38 ίοί1ο\νίη§: 

η) 20 % υί Ιίιβ 3§Γββ(1 ηιΐβΐίΐίοηηΐ ίοο ίη ΡιοικΕ. 
Ρΐίΐηοδ 38 ρΓβρβνπιβηΙ 38 ηιβηΐίοηβιί ίη ρ3Γ3§ι·3ρίι 3α 
οί ^ΑγΙ ίοίο 3 οί Ιίιβ ρτβδβηΐ βοΓηρίβηιβηΙβΓγ (ίοηίΓαβΙ 
βίΙβΓ Εβίη§ 8ΐι1»(1ηβ(1 Ιο Ιίιβ Ι'Γβηβίι ΡγοΙοοοΙ οί Ρίηηηο- 
ίη§ βίηΐββί ΜββοΕ 171Ε 1979 ογ βηοίΕββ ΡγοΙοοοΙ ρβο- 
νίιίββί ΐΕβββ ίδ 3 8 ΐΐΓρίπ 8 ΙβίΙ ιιροη ρΓβ 8 βηΙίη§ Ιίιβ ίοί- 
1 ο\νίη§ (ΙοοηπιβοΙβ: 

33) ΑοΕίηίΙΙβηοβ ΓβββίρΙ ίη ί\νο βορίβδ. 

Ρ1)) ΕβΙΙββ οί §ιΐ 3 Γ 3 ηΙββ βθΓΓβ 8 ροηβίίη§ Ιο Ιίιβ δίκη οί 
ρΓβρηγηιβηί. 

οο) ΕβΙΙββ οί £ΐΐ3Γ3ηΙββ οί §οοο1 ροΓίοΓηιαηοο. 

Τίιβ 3 ΐ)ονβ ιηβηΐίοηββί 1βΙΙβΓ8 οί §ιΐ 3 Γ 3 ηΙββ ηηΐδΐ Εβ 
οί 3 ΒβηΕ 3 Π (1 ίδδηβΟ Εγ 3 η ηρρΓονββί ΒοηΕ ίη Οβοβοβ. 
Εβρβοίβΐΐγ Γβ§ 3 Γ( 1 ίη§ ΙΕβ ΙβΙΙβΓ οί ςηβΓηηΙββ οί ρΐ'βρηγ- 
ιηοηΐ Ιίιβ ρΓονίδίοη (ίβίίηββί ίη Ιίιβ ρ3ΓΒ§. 9 οί Ιίιβ ρτβ- 
8 βηΙ. ΛιΊίβΙβ ίδ νοίκΐ. Τίιβ ρηγιηβηΐ \νί11 Εο βΓίβοΙιιαΙβ(1 
ίη Ρι-βηβΕ Ρβηηβδ ίη Ιίιβ Ηβ 3 ( 1 β|ΐΐ 8 ΓΐβΓ 3 οί Ιίιβ Οβδί§η 
Οοηκοΐΐοηΐ ηδίη§ Ιίιβ Ιοβη ρτονίοίθοί Ιο ΙΕβ Οβββΐί 8 ΐ 3 ί β 
Εγ Ιίιβ Ρι·βηοΕ δίβΐβ 3 ββθΓ< 1 ίη§ Ιο Ιίιβ ΕΓηηοο-Ηβίίβηίο 
ΡγοΙοοοΙ (ίοΐβοί ΜβγοΕ 171Ε 1979 ογ ηηοΙίιβΓ ΡγοΙοοοΙ. 

Ρ) Τίιβ ΓβίιηΙιιίΓδβΓηβηΙ οί ΙΕβ Γβηαηίηίη^ 80% οί 
Ιίιβ ΙοΙβί 8 π π) οί Ιίιβ «3<1<Βΐίοη3ΐ ίββ» οί Ιίιβ ϋβ8ί§η Οοη- 
δηίΐηηΐ \νί11 Εβ δβΙΙίβιί ίη 03 βΕ Εγ ϋ8ΐη§ 3 ηβον «ΟΚΕ- 
ϋΐτ ΑΟΗΕΤΕϋΚ» οοη8ΐ8ΐίη§ ΙΕβ οΕ)βοΙ οί ΙΕβ «ΟΕ : - 
ΥΈΚΤυΚΕ ΏΕ ΌΚΕΌίΤ» ίοίίο\νίη§ 3 ηββν υη(1βΓ8ί§ηβ(1 
Α§ΓββιηβηΙ οί Ρίη3ηοίη§ «ΑΟΟΟΒδ ΟΕ ΡΙΑΑΝΕΕΜ- 
ΕΝΤ» ΕβΙννββη Ιίιβ ΒβηΕ οί (ίΐ'ββοβ - ΑίΕβηδ ηηβί Ιίιβ 
ΟΓουρ οί ΕΓβηοΕ Βηηΐβδ 38 ίοίίο\ν8 ίη βίβίοίΐ: 

33) (Ββνβη ροίηΐ ίίνβ ρβΓοβηί ) 7,5 % ηΐ ΙΕβ ιΐβοίδίοη 
ί)ν Ιίιβ ΕηιρίογβΓ τηοηΙίοηβΟ ίη ρ3Γ3§Γ3ρίι ο οί ΛγΙϊοΙο 
4 οί Ιίιβ ρΐ'βββηΐ οοτηρίβπιβηΙβΓγ ΕοηΙηηΤ ίοΓ δβοΐίοη 
Λ2 \Υβ8ΐ. 

ΕΕ) (δβνβη ροίηΐ ίίνβ ρβΓοβηί) 7,5 % 31 Ιίιβ οίβοίδίοη 
Εγ ΙΕβ ΕηιρίογβΓ οη ΙΕβ 3ίί§ηηιβηΙ οί δβοΐίοη Α2 ΕηδΙ 
ηιβηΐίοηββΐ ίη 8υΕρ3Γ3§Γ3ρΕ οο οί ρ3Γ3§Γ3ρΕ Ε οί Αγ- 
Ιίοίβ 4 οί ΙΕβ ρΓβδβηΙ (]οηιρ1βηιβηΐ3Γγ ΟοηΐΓβοΙ. 

οο) (ίίίίββη ρβΓοβηί) 15 % 31 ΙΕβ βηΕ οί ΙΕβ δίχΙΕ 
ηιοηΐΕ βίΙβΓ ΙΕβ βίβΐβ οί βηΐΓγ ΐηΐο ίοΓΟβ οί ΙΕβ ρΓβδβηΙ 
οοηιρίβιηβηΙβΓγ ΟοηΐΓβοΙ 3§3ΐη8ΐ 3η ββμιίνηίβηΐ ίβΙΙβΓ 
οί ( 1 ιΐ 3 Γ 3 ηΙββ Εβίη§ ΓβΙυΓηββΙ Ιο ΙΕβ Οβδί§η ΟοηδηΙΙηηΙ 
βΐ ΙΕβ δίαΕηιίΙΙβΙ οί ΙΕβ ΡΓβίίιηίηβΓγ δίικίγ ίη Εη^ίίβΐι 
Ε3η§ιΐ3§β οί δβοΐίοη .42 νΥβδΙ. 

ίίό) (ίίίίββη ρβΓοβηί) 15 % 31 Ιίιβ δαΕιηίΙΙβΙ οί ΙΕβ 
ΡΓβΙίιηίη&Γγ 8ΐικ1γ οί δβοΐίοη Α2 \¥βδΙ ίη Εη§1ίδΕ Εηη- 

§υ3§β. 

ββ) (ίίίίββη ρβΓοβηί) 15 % αΐ Ιίιβ δΐιΕιηίΙΙηί οί ΙΕβ 
ΡίβΙίιηίηβΓγ 8 ΐικίγ οί δββΐίοη .42 ΕβδΙ ίη Εη§1ίδίι Εβη- 

§ϋ3§β. 

ίΐ) (Ιβη ρβΓββηΙ) 10% ηΐ ΙΕβ ίίηηί ηρρΓονη! οί Ιίιβ 
ΡΓβίίιηίηαΐΎ δίικίγ οί ββοΐίοη .42 \νβ8ΐ ίη ΟββΕ Εηη- 
§η3§ο. 

§§) (Ιβη ρβΓββηΙ) 10 % & 1 ΙΕβ ίίηοί ηρρΓονβί οί ΙΕβ 
ΡΓβΙίηιίηοΓγ δΙυΟν οί 8 βοΙίοη Α2 ΕβδΙ ίη Οι-ββΕ Εηη- 

§ϋ3§β. 

ο. I Εο 11θ8ί§η Γ,οηδίιίΙηηΙ’δ δΐιρρΙβηιβηΙηΓγ ίββ 38 
(Ιβίίηβιί ίη |) 3 Γ 3 §Γ 3 ρΕ 4 οί ΑγΙιοΙο 0 οί ΙΕβ ρτβδβηΐ οοηι- 
ρίβηιβηΙαΓν ΕοηίΓβοΙ δίιαίΐ Εο ροηί 38 ίιηΐίοαίβιί ίη ρη- 


Γ3§Γ3ρΕ 3 οί ΑβΙίοίβ 3 οί ΙΕβ ρββΒβηΙ οοιηρΙβιηβηΙηΓγ 
ΟοηΐΓβοΙ ηροη δηΕπιΐδδίοη Εγ ΙΕβ ϋβ8Ϊ§η ΟοηδηίΙηηΙ 
Ιο ΙΕβ ΕηιρίογβΓ οί ΙΕβ ΙβΙΙβΓ οί §η3Γ3ηΙββ οί οηβ γββΡδ 
ίίυΓβΙίοη Εγ 3η βρρΓονβΟ ΒηηΕ ίη ΙΕβ οπιουηΐ οί 50.000 
ΡΡ (ίίίΐγ ΙίιοηδβηΟ ΡΓβηοΕ ΡΓβηββ). ΤΕίδ ΙβΙΙβΓ οί 
§ιΐ3Γ3ηΙββ δΕβίί Εβ ΓβΙϋΓηβά Ιο ΙΕβ Όβ8Ϊ§η ΟοηδηίΙηηΙ 
ηροη βοπιρίβΐίοη οί ΙΕβ δβΓνίββδ τβίβΓΓβά Ιο ίη ρβΓ3§Γ3ρΕ 
(1 οί ΑΗ,ίοίβ 1 οί ΙΕβ ρΓβδβηΙ βοηιρΙβηιβηΙηΓγ ΟοπίΓοβΙ, 

6. Τίιβ Όβ8Ϊ§η ΟοηδυίΙβηΙ’δ ίββ ίοΓ ΙΕβ Εοοηοηιίο 
8ΐηί1γ 38 Οβίίηβιΐ ίη ρ3Γ3§Γ3ρΕ 5 οί ΑτΙίοίβ 6 οί Ιίιβ 
ρΓβδβηΙ οοΓηρίβηιβηΙηΓγ ΕοπΙγοοΙ δΕβίί Εβ ρηίΟ 38 ίη- 
(Ιίβηΐβίΐ ίη ρ3Γ3§Γ3ρίι 3 οί ΑΓίίβίβ 3 οί ΙΕβ ρΓβδβηΙ βοηι- 
ρίβηιβηΐ3Γγ ΟοηΐΓββΙ. 

7. ΤΕβ ίββδ ΓβίβΓΓβΟ Ιο ίη ρ3Γ3§Γ3ρϊΐ8 5 3ΐκί 6 οί Ιίιβ 
ρΐ'βδβηΐ Ατίίοΐβ \νί11 Εβ ίίηοηββιί ίη ΙΕβ 83Γηβ ηιηηιιβΓ 
38 ΙΕβ ηΟΟίΙίοηβί ίββδ ΓβίβΓΓβοί ίη ρβΓ3§Γ3ρΕ 3 οί ΑΓίίβίβ 
6 οί ΙΕβ ρΓβδβηΙ βοΓηρίβΐΏβηΙοΓγ 0οηΐΓ3βΙ. 

8. Αδ ίΐ ίδ βηηίγδβιΐ ίη ρβΓίίβιιίβΓ, ίη ΙΕβ ΕβΓβίηοίΙβΓ 
βΓΐίβίβ, ΙΕβ ρβΓββηΙβ^β οί 10 % λ\ίίί Εβ \νβίΐΕΕβί(1 Ιγοιπ 
βνββγ Είίί οί ΙΕβ Οβδί§η ΟοηδηίΙηηΙ ίοΓ ΙΕβ ίηίΐίηί οηΟ 
ΙΕβ 3<1(1ίΙίοη3ΐ ίββ, \νΕίβΕ ΓβρββδβηΙ ηη βΟάίΙίοηοί §ιιη- 
ΓβηΙββ οί §οοοί ρβΓίοΓηιβηββ οί ΙΕβ \υογΙ{ 38δί§ηβ<1 Εγ 
ΙΕβ ΟοηΙ.Γ3θΙ ηηό ΙΕβ ρΓβδβηΙ βοπιρΙβηιβηΙηΓγ βοηΐΓ3βΙ. 
ΤΕΐ8 ρβΓββηΐ3£β ηαβγ Εβ δυΕβΙίΙιιβά Εν βςυίνηίβηΐ ΕβΙ- 
ΙβΓ οί ΟηβΓβηΙββ οί αη 3ρρι·ονβ(1 Βηηΐί ίη ΡτΓββββ, ΟηΓίη§ 
ΙΕβ ΓβίιηΕηΓΒβιηβηΙ οί βηβΕ Είίί. ΤΕβ βΕονβ πιβηΐίοηβά 
ΓβίηιΕιΐΓ8βιηβηΐ8 ηΐ’β Ιο Εβ ΒβΙΙίβΟ Εγ ρΓβδβηΙαΙίοη Ιο 
Ιίιβ Εβ3(1βΓ οί ΙΕβ ('ιΓοιιρ οί ΡΓβηοΕ ΒηηΕδ νίη ΙΕβ ΒηηΕ 
οί ΟΓββββ οί ΙΕβ ΓβίηΙίνβ οβΓίίίίοηΙίοη οί ΙΕβ ΕπιΙογβΓ 
ν-ίοοίι βΕ&ΙΙ νβπίγ ΙΕβ ίηΐίίίΐιηβηΐ οί ΙΕβ ϋβδί§η Οοη- 
δηίίβηΐ’β οΕ1ί§3ΐίοηδ. ΤΕβ ϋβ8ΐ§η ΟοηδυίΙβηΙ βΕηΙΙ 
Εβηάίβ Ιο ΙΕβ ΕβηΟβΓ ΕβΓβοΕονβ ηιβηΐίοηβιΐ βη 3βςυίΙ- 
Ιηηοβ ΓβοβίρΙ ίη Ιννο οορίβδ. Ιη οηΙβΓ ΐΕβΙ ΙΕβ ΟβΟίΙοβ 
Β&ηΐίδ οοηιρηΐβ ΙΕβ Εβ§ίηηίη§ οί ΙΕβ ρΓβρηγηιβηΙ οί 
ΙΕβ ηΕονβ ρΓονίΟβεί ίοηη ίοΓ ΙΕβ ΒβΙΙίβτηβηΙ οί ΙΕβ Εηι- 
ρίογβΓ’β οΕ1ί§αΙίοη8 Ιο ΙΕβ Οβδί§η ΟοηδαίΙηηΙ ίη ίο- 
Γβί§η οηΓΓβηογ, ίΐ Ϊ8 (Ιβίίηβά ΐΕηΙ ΙΕβ βοπιρίβΐίοη οί 
Ιίιβ οοηίΓοοΙηβί οΕ1ί§3ΐίοη οί ΙΕβ ϋβ8ί§η ΕοηβηίΙοηΙ 
Ϊ8 βίίβοΐυηίβιί ιιροη ΙΕβ δυΕπιίΙΙβΙ οί ΙΕβ ΙοΙηί οί ΙΕβ 
δΐηάγ. 

9. ΤΕβ 8ηηι ηιβηΐίοηβιί ίη Ιίιβ βΕονβ ΙβΙΙοΓδ οί §ηα- 
ΓβηΙββ οί ρΓβρηγιηβηΐΒ νίΙΙ Εβ ηπίοιηηΐίβοίΐγ ΓβΟηοβιΙ 
ηίΙβΓ βηοίι ρηγιηβηΐ οί 3η ηηιοηηΐ βηιιοί Ιο 20 % οί 
ΙΕβ οοΓΓβδροη(1ίη§ ρηγηιβηΐ. 

10. Ιηνοίοβδ \νίίί Εβ ρογβΕίβ \νίΐΕίη ΐΕίβΙγ (ίαγβ (30) 
ηίΙβΓ Ιίιβ (ΙαΙβ οί ΙίιβΪΓ βηΕπιίδδίοη Ιο ΙΕβ ΕηιρίογβΓ. 

11. Ιη ΙΕβ βνβηΐ ΐΕβΙ ρβγιηβηΐ οί ΙΕβ ϋβ8ί§η Εοηδπί- 
ΙηηΙ’β ίηνοίβββ 3Γβ ΟβίηγβΟ Εβγοηά ΙΕβ άβίίηβίΐ άηΐβ, 
Ιίιβγ Εββοιηβ ονβΓΓίιιβ βηΟ Εβ3Γ 3 τβΐβ οί ίηΙβΓβδΙ οί 
11 % ρββ γβ3Γ ηηΐίί βπβίι Ιίηηβ 38 Ιίιβγ 3Γβ (ϋδβΕαΓ^βιί». 


ΑΓίίβίβ 8 

ΤΕβ ρ3ΐ·3§ΓβρΕ 14.1 3ηι1 ΙΕβ 14.2 οί βιΤίβίβ 14 οί ΙΕβ 
ΟοηΐΓ3ΐ·1 3 Γβ Γβρίοββά Εγ ΙΕβ ίοίίο\νίη§: 

«14.1. ΤΕβ Ββδί§η ΟοηδοίΙαηΙ 31 Ιίιβ ΒΪ^ηηίοΓβ οί 
ΙΕβ ΟοηίΓηοΙ (ΙβίίνβΓβιΙ Ιο ΙΕβ ΕηιρίογβΓ ΙΕβ ίο11ο\νίη§ 
ΙβΙΙβΓδ οί §03Γ3ηΙββ βονβπη§ 3 δοηπ βηηηί Ιο ΙΕβ Ιβη 
ρβΓββηΙ (10 %) οί ΙΕβ ΙοΙηί 8υπι οί ΙΕβ ίηίΐίβί ίββ 33 
ίΐβίίηειΐ ίη ρ3Γ3§ΓβρΕ 9.1. οί ΑΓίίβίβ 9 οί Ιίιβ ίηίϋηί 
ΟοηΐΓββΙ 38 Γβρίηββά Εγ ΑΓίίβίβ 6 οί ΙΕβ ρΓβδβηΙ βοιη- 
ρίβπιβηΙβΓγ ΟοπΙγοοΙ. 

3) ΕβΙΙβΓ οί §η3Γ3ηΙββ Νο 03268/77/ΡΙ οί ΙΕβ Βηηΐί 
ΟββιίίΙ Εγοηηβίβ Ρ3ΓΪ3 1.070.870 ΡΡ (οηβ ιηίΐΐίοη ββνβη- 
Ιν ΐΕουπηηιΙ βί§Εΐ ΕηηιίΓοΟ βιηί ΒβνβηΙν ΡΓβηβΕ ΡΓ3ηβ8) 
3ηιί 978.440 Ι)γβ. (οηβ ΕιιοΟγοιΙ δβνβηΐγ βί§Εί Ιίιοπδαηά 
311(1 ίθ11Γ ΕίΠκΐΓβΟ ίοβίγ ])Γ3βίΐΠ138) 3Π(1 
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ΕΦΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


η) ΕθίίβΓ οί ρπιηπιπίοο Νο 243054/24305(3, 243057- 
243750 οΐ' Τ8ΜΕΠΕ 1.500.000 - 1.500.000 + 1.715.000 
4- 1.000.000 Ογ8 . ΤΕβββ ΙβίίβΓδ οί £ΐΐ3ΓΒηΙββ Γοπη ίΕβ 
Ββδί§η Οοηδοΐίβηί’δ Οοοιΐ ΡθγΙ'ογπι&ποθ ΒοηΟ οί ΙΕβ 
ΡγοϊθοΙ ίοΓ Ιΐιβ ειοοιίΓ&Ιθ, Ιίηιβίγ βηά ΓβίίΕίπΙ ρβΓίοπηΒη- 
ββ οποί ίυΐίίΐΐιηβηί, Εγ ΐΐιβ Οβδί^η Οοηδίιΐίβηί οί 311 Είδ 
οΕ1ί§3ίίοηδ (1θΓΐνϊη§ Γγοιπ ΙΕβ ΟοηίΓββί 3η(1 ίΕβ ρΓβδβηί 
οοιηρΙβπιβηί&Γγ ΟοηίΓββί. ΤΙιβ ΕιηρΙογβΓ ΛνίΙΙ ννίΐΕΕοΕΙ 
Ιγοπι βηβΕ βββουηί οί ΙΤιθ Οβδί^η Οοηδπΐίθηί ίηίΐίβΐ 
ίθβ & δύτη βςυβί Ιο ίίδ (ίβη ρβΓββηί) 10 %, λνΕίβΕ αίβο 
ίοΓίπδ εκΜϋίοηβΙ Οοο(1 ΡβΓίοπηβηββ Βοη3 οί ίΕβ Ργο- 
]'ββί βδδί§ηβ(1 1>γ ίίιβ (ϋοηίΓββί ννΕίβΕ δυηι ηιογ Εβ δΐιΕ- 
δίϋυίβιΐ (Ιυήη^ ίίιβ ρβγπιβηΐ οί βββΕ ΕίΙΙ Εγ βη βφΐί- 
νηίβηί ΙβίίβΓ οί ^ιΐίίΓ&ηΙββ οί 3η «ρρΓονβι! ϋαηΐί ίη 
(χΓββοβ. Τίιβ βΕονβ ΙβίίβΓδ οί £θ3Γ3ηίθβ ηγκ! ίΕβ βηβΕ 
ίίιηβ ννίίΕΕβΜ βαπι οί ίβη ρβΓββηί (10%) <18 ηιΐϋίίίοηβΐ 
Βοηοΐ οη βςυίνηίβηί ΙβίίβΓ οί §ιΐ3Γ3ηίββ δΕβΙΙ Γβιτιβίη 
Ιγθθ οί ίηίβΓθδί ίη ίίιβ ΕηηΟδ οί ίίιβ ΕιηρΙογβΓ ηηίίΙ ίίιβ 
\νΕο1β οί ίΕβ ΡΓβΙίπιίηαΓγ 8ίικΙγ οί ίίιβ Είηβ Β, Βοβίίοη 
Λ1, Κο11ίη§ δίοβίί 3ηά ΓβρβίΓδΕορδ, ίδ ίιιΙΙγ βρρΓονβιί, 
&ηό 3ηγ\νηγ ηο ΙηίβΓ ίΐκιη 5 ηιοηίΕδ ίο11ο\νίη£ ίίιβ βυΕ- 
ιηίίίηΐ οί ίίιβ βΟΓΓβδροη^ίη^ ΡΓβΙηηίηηΓγ δίικίγ ννΕβΓβη- 
ροη ίΕβγ ννίΙΙ Εβ Γβίαπιβιΐ, δίηββ ίίιβ Πβδί^η Οοηδίιΐΐαηί 
Ιι&δ ίυΐίίΐίβά ηΐΐ ίιίδ βθΓΓβδροη(1ίη£ οΕΙί^βίίοηδ π'δΐιΐίίη" 
Ιγοπι ίίιβ (ΙοηίΓββί 3η0 ίίιβ ρΓβδβηί ΟοηρΙβπιβηίβΓγ 
ΟοηίΓββί. Α11 ίίιβ βΕονβ πιβηίίοηβιΐ ΙβίίβΓ» οί £Π3Γ3ηΙβο 
Εηνβ ίο ϊοβ ρΓθ1οη§3ίβά ογ Γβηβ\νβ(1 ηροη δί^ηίηρ; οί 
ίίιβ ρΓβββηί Οοιηρ1βΐϊΐβηί3Γγ Οοηίΐ'ββί. 

14.2. ΤΕβ Όβδί^η (ΙοηδοΙίΒηΙδ (ΙβΙίνβΓδ ίοιίη,γ ίο ίίιβ 
ΕηιρΙογβΓ ίίιβ Νο 14247/80/Ρ1/31-3-80. ΕβΙίβΓδ οΙ Ονιη- 
Γβηίββ ίοΓ 3 8ΐιπι οί 353.387 Ε.Ρ. θτκΙ 571.666 Ι)γ8 οί 
ίίιβ ΟβεΙίί Εγοηηβίδ ΒβηΕ, ηη(1 ίίιβ Νο 284256/31-3-80 
ΙβίίβΓ οί 0ιΐ3Γ3ηίββ Γογ 3 δυηι οί 1.636.608 Ι)Γ3β1ιηΐ3» 
οί ίίιβ ΤδΜΕϋΕ. Τΐιβδβ ΕβΙίβΐ’δ οί ΟαοΓβηίββ υονβΓ ;ι 
δηηι βςηβΐ ίο ίβη ρβΓοβηί (10 %) οί ίίιβ 3(1(1ίίΐοιΐ3ΐ ίββ 
δρββίίίβά ίη ίΕβ ρΓβδβηί οοηιρΙβηιβηίβΓγ ΕοηίΓΒβί. 
ΤΕβδβ ΕβίίβΓδ οί &ιΐ3Γ3ηίββ ϊογπι ίίιβ Όβδί^η Εοηδηΐί- 
3 ηί’δ Οοο3 ΡβΓίοΓηιηηββ Βοηοΐ οί ίίιβ ΡΓθ]ββί Γογ ίίιβ 
3 ββπΓ 3 ίβ, ϋπιβίγ 3 ηά ΓηίΐΕΓπΙ ροΗοπηοηβο ηηιΐ ίιιΐίϊΐ- 
Ιιηβηί Εγ ίίιβ 0βδί§η Εοπδηΐίηηί οί βΐΐ ίιίδ οΕ1ίο;3ίίοηδ 
άβπνίη§ ίΓοηι ίίιβ ρΓβδβηί βοιηρΙβιηβηίαΓγ βοηΙι·3βΙ. 

Τίιβ ΕιηρΙογβΓ ννίΙΙ ννίΐΕΗοΕ! Ιγοιώ β3βίι 3ββοιιηί οί 
ίίιβ Ββδί§η (ΐοηδηΐίβηί’δ βάιΐίίίοηοΐ ίββ 3 δπιη βφΐΗΐ 
ίο ίίδ ίβη ρβΓββηί (10%) ννΗίβΙι βίδο ίοπηδ 3(ί(1ϊΙιοηα1 
Οοο3 ΡβΓίοΓηΐ3ηββ Βοη3 οί ίίιβ Ρπ))ββΙ οβδί^ηβΟ ί>γ 
ίίιβ (7οηίΓ3βΙ 3ηά ίίιβ ρΓβδβηί βοηιρίβιηβηίβΓν ΕοηίΓββί. 
λνίιίβΕ δυιη ιηηγ Ε>β δηίΐδίίίηίβά άιιπη^; ίίιβ ρβγιηβηί οί 
βηοίι Είίί Εγ 3 η βςυίνηίβηί ΙβίίβΓ οί §υ3Γ3ηίββ οί αη 
ηρρΓονβά Βηηίτ ίη ΟΓββββ. ΤΕβ βΕονβ ΙβίίβΓδ οί "Π3Γ3η- 
ίββ 3η0 ίΕβ β3βίι ίϊηιβ \νίίΕ1ιβ13 δυιη οί ίβη ρβΓββηί 
(10 %) 38 3(1(Ιίίίοη3ΐ Βοηιί ογ βςηίνβίβηί ΙβίίβΓ οί ^ιΐ3- 
Γβηίββ δΕβίί Γβηοβίη ίΓββ οί ίηίβΓθδί ίη ίίιβ ίιβηιΐδ οί ίίιβ 
ΕιηρΙογβΓ ηηίίί οί ίΕβ ν-Εοίβ οί ίΕβ ΡΓβϋπιίηβΓγ δίικίν 
οί Α2 \\ 7 βδΙ 3 π3 Α2 Εβδί, ίδ ίυίίγ 3ρρΓονβ3 3ηά 3ηγ\νηγ 
ηοί ΙβίβΓ ίίιβη 5 ητιοηίίΐδ ίο11ο\νίη^ ίΕβ δΐιΕιηιίίβΙ οί ίίιβ 
οοΓΓβδροηάίη^ ΡΓβϋηιίηβΓγ δίικίγ, ’Λ'ΗβΓβηροη ίΕβν 
■ννίίΐ Εβ ΓβίιίΓηοά, δίηββ ίΕβ Ββδί^η Εοηδίιΐίηηί 1ΐ3δ ίυί- 
ϊίίίββΐ 311 οίΕίββθΓΓβ8ροη(1ίη5ΐ οΕίί^βίίοηδ Γβδπίίίη^ ίΓΟΓη 
ΙΕβ ΕοηίΓ 3 βί ηηιί ίΕβ ρΓβδβηί βοτηρίβηιβηΙΟΓν ΕοηίΓββί» 

Ατίίβίβ 9 

1. Ιη ίΕβ βνβηί ίίιηί ΙΕβ ίίιηβ ίίιηϊίδ ηιβηίίοηβιΐ ίη ίΕβ 
ΡΓβδβηί βοηιρίβηιβηί3Γγ 0οηΐΓ3βί οουί(1 ηοί Εβ ηιβί 
Εν ΙΕβ ϋβδί^η ΕοηδαίΙηηί ίοΓ 3ηγ τββδοη χνίοίδοβνοΓ 
χνΕίβΕ \νοηΜ ηοί Εβ ηίίπΕιιίβίΙ ίο Είδ ίηηίί δΐκ·Ε ίηηβ 


ίίηιίίδ δΐιηΐΐ 1)β οχίβη(Ιβ(ί 3βοοΓ(1ίη^Ιν Γογ η ροιίοιΐ οί 
ίίιηβ βί^ιιαΐ ίο Ιίιβ (ΙοΕιγ οββιΐΓβιΙ. 

2. Ιη ίΕβ βνβηί ίΕβί οοηιρίβίίοη οί αΐΐ ΙΕβ δίυιΐίβδ 
ιηβηίίοηβά ίη ίΕβ ΟοηίΓββί βηιΐ ίη ίΕίδ οοηιρΙβιηβηίβΓγ 
ΟοηίΓββί ίηβΙηΟίη^ ίΕβ ΙίηηρΙογβΓ ϊίηβΐ βρρΓονοΙδ, \\’3δ 
άβίβγβίΐ ΕβγοηΟ ΙιιΙν Ιδί 1981 Γογ βηγ τββδοη (οββπΓβιΙ 
3ηι·ίη§ ίΕβ οοιίΓδβ οί ίίιβ δίιηΐίβδ ογ βνβη ίοτ (Εβ Ιβκί 
ρΕαδβδ οί ίίηηΐ βρρΓονοΙδ) ννΕίβΕ \νοηΕ1 ηοί Εβ ιΐιιο ίο 
ηηγ ίβηΐί οί ίΕβ Οβδί^η Εοηδπΐίαηί ογ οί 3ην οί ίίδ 
δηΕβοηίΓββίοΓδ 3 δΐιρρίοιηβηΙβΓγ ΓβιηιιηβΓβΙίοη δΕβΠ 
Εβ ρβίίΐ ίο ίΕβ Ι)βδί§η Εοηδπΐίηηί αί ίΕβ πιίο οί 2 η „ 
οί ίΕβ ίηίΐίοΐ ίββ (ιηβηίίοηβίΐ ίη ροιη^πιρΕ 9.1. οί ΛιΊίο,Ιβ 
9 οί ίΕβ ίηίΐίαΐ ΟοηίΓ3θΙ 3δ ΓβρΕίββιΙ Εγ ρΗΓβ^πιρΕ 1 
οί ΑΓίίβΙβ 6 οί ίίιβ ])Γβδβηί ΟοιηρΙοιηοηίαΓν ΕοιιΙγηγΙ ) 
ρβι* ιηαηίΕ οί (Ιβίηγ, (ΗδίπΕπΙβι! Εβί\νββη ΕΓβηβΙι ΙΎηιιβ» 
Γογ 75 % ηιηΙ Ι)γ3(:Επι38 25 %. 

8ϋβΕ, δηρρίβιηβηΐ 3ΐ'γ Ιββδ κΕαΙΙ Εβ ραηΙ ιηοηίΕΙν Ιο 
ίΕβ Ββδί^η ΟοηδίιΙίηηΙ ηηιί δΕαΙΙ Εβ βδβαίιιίβιΐ ιι» ηιβη- 
ίίοηβ(1 ίη αι·ίί(·1β 9 οί ίίιβ (ΙοηίΓαοί. ΤΕοιιμΕ ίη Ιίιβ οηκο 
ίΕβ 1)βδί^η ΕοηδίιΙίηηΙ ίδ ίη (•ΕαΓί'β οί ίΕβ ίίηηΐ (ΙβδίρΊΐ 
Γογ ίΕβ βοηδίηκΊίοη οί ίίιβ ρπ)]ββί ογ οί ριηΊ οί ίί, ίΐιβδβ 
δΐιρρΙβηιβηίαΓγ ίββ» ννίΙΙ ηοί Εβ ^>;»ί*I Ιο ίί (Ειτίη·; ιιην 
ρβΓΪοιΙ οί (ΙβΙαγ οββιιΐ'ίημ ννίΐΕίη (Εβ Ιίιηβ οί βχβηιίίοη 
ο! ΙΕβ ίίηαΙ (Ιβδί»η Γογ ίΕβ βοηδίπκΊίοπ. 

Λίίβι· δίχ πιοιιIΕκ, ίί αΐΐ ίΕβ Γίιιαΐ υρρηινηΙ» ιιπ· ηοί 
γβί Εββη βίνβη. ίίιβ Ββδί^η (',οιίδπΐΐαηί δΕαΙΙ Εβ βηίίίίβιΐ 
ίο ίβπηίηηίο ίΕβ (ίοηΐτηβΐ ηηιΙ ίΕβ ΟοιηρΙβιηβηίηΓγ 
ΡοηίΓΗβΙ \νίίΕ ίΕβ βοηδβςυβηββδ (Ιβίίηβ(Ι ίη ραι-βρ^ηρΕ 
15.4 οί ΛτΙίοΙο 15 οί ΙΕβ Γ.οηίπιβί. 

3. II ίδ βΙαηίίβιΙ Ιίιηί: 

η) ίΕβ ΓίηηΙ ηρρί'ονηΐδ η π; ^ίνβη ίο ίίιβ Ιίβδίμη (ίοη- 
δπΐίηιιί ίί ίΕβ ΐΜη|)1ογβΓ οοηδκΙβΓδ ΙΕ»1 ίΕβ ννοβΕ δΐιΕ- 
ιηίίίοιΐ Εγ ίΕβ Ιίβδί^η ΟοηδαΙίαηί ίδ ίη βοηίοπηίίγ ννίίΐι 
ίΕβ ίβπηδ οί ΙΕβ βοηίΓββί οηιΐ ΙηΕο» ίη βββοηηί ίΕβ ίη- 
δίπκΊίοηδ βίνβη Εγ ίΕβ ΕιηρΙογβΓ ίο ίΕβ Ιίβδίρη (Ιοη- 
δυΐίαιιί ίη Γβδρββί ννίίΕ Είδ ο\νη οΕΙί^αίίοηδ. 

Ε) ίΕβ ρβπιρΓΗρΕ 5.5. οί ίΕβ ΑτΙίιΊβ 5 οί Ιίιβ (ΙοηίίΜβΙ 
(Ιοβδ ηοί αρρΙγ Γογ ίίιβ ΓίηοΙ ηρρΓονβΙδ. 

Λι·Γκ·1β 10 

ΑΙ1 ΙΕβ (Έηΐδβδ οί ίΕβ Γ.οηΙΐ'ϋβΙ δί^ηβιΙ οη ίΕβ 4ίΕ 
.]ιιηβ 1977 ννΕίβΕ βτβ ηοί ηιοιΙίίίβιΙ Εν ίίιβ ρτβδβηΐ βοιη- 
ΙβηιβηίηΓν βοηίΓββί Γβιηβίη νβΐηΐ ηηιΙ ίΕβ βΐ'ίίβΐβ 17 
οί ίΕβ ΟοηίΓββί οίδο βρρίίβδ Γογ ίΕβ ρΓβδβηί βοιηρίβιηη- 
ί3Γγ Γ.οηΐ Γ.'Κ'ί. 

ΛΙδο ο π ν (οηΐΓ 3 (Ιί( ίίοη. οηιίδδίοη, ίπνιιΙίιΓιίγ, ογ ίΙΙβ- 
8 α1ίίγ ίη «ιιγ ρΓονίδίοη οί ίΕίδ βοπίτηβΐ ννίΙΙ ηοί αίίββί 
ογ ίηνηΕιΙαίβ :ιην οίίιβΓ ρΓονίδίοη οί ίί, αηι1/θΓ οηδίιίηκ 
(ΙίδρπΙβδ 38 ίο ίίδ ίηίβΓρΓβΙαίίοη 38 3 ννΐιοίο «ηϋ/οΓ 
Γβίβίίνο Ιο οη ν οί Π» Ιβπηδ αικί βοηιΠίίοηβ ννίΙΙ Εβ ίη- 
ΙβιρΓβίΡΐΙ οη.Γ ( ΙιΐΓίίίβίΙ ηδ ίο ΙΙμμγ ηηΡΒηίη^ Εγ «ρρΙί- 
ββΐίοη οί ίίιβ πιΐβδ οί ΐί.κκΙ Γ«»1 Ε ηηιΐ ΕοηβδΙ οοτηιηοΓβί.ιI 
βιΐδίοιτίδ. 

ΤΙιβ 0οηΙι·3<·Ιίηρ; ριιιΊίοδ 
Ί Εβ ΕηιρΙογβΓ ΤΙιβ Ββδί^η Οιηδπΐίαηΐ 

ΑΙβχοιηΙβΓ Ρηρ 3 (Ιοη<:οηηδ Ρονιηοηιΐ Ατοδδβ 

ΒβππΊπΙ ΡβιιοοηηίβΓ 
ΡίβΓΓβ ΗηίηίίβΓ 

Οβοΐ'^βδ Μ. ΚαιΊοΠίδ 



ϋ14 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ: 

Ή έτήσια συνδρομή της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ή τιμή των φύλλων της ττου πουλιούνται τμηματικά 
καί τά τέλη δημοσιεύσεων στήν Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίσθηκαν άττο 1 Ίανουαρίου 1980 ως άκολούθως: 

Α' ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 


1. 

Γιά τό Τεύνος Α' . 

Δραχ. 

1.000 

Ύπέρ τού Ταμείου Άλληλοβοηθείας Προσωπι- 



2 


» * Β' 


1 500 

κού του Εθνικού Τυττογραφείου (Ί ΑΠέ,Τ^ άνα- 



3. 

» 

» » Γ' . 

> 

700 

λογοΰν τά έξής ποσά: 



4. 

» 

» » Δ' . 


1.500 

1. Γιά τό Τεύχος Α' . 

Δραχ. 

50 

5. 

» 

» » Νομικών ΠροσώπωνΔ.Δ. κ.λπ. 

» 

700 

2. » » » 

Β' . 

» 

75 

6. 

» 

» » Άν. ΕΙδ. Δικαστηρίου. 

> 

100 

3. » » » 

Γ . 

» 

35 

7. 

1 

» » Παράρτημα . 

> 

400 

4. » » » 

Δ' . 

» 

75 

8. 

» 

» » Ανωνύμων Εταιρειών κ.λπ. . 

> 

4.000 

5. » » » 

Νομικών Προσώπων ΔΑ. κ,λπ. 


35 

9. 

» 

» Δελτίο Εμπορικής καί Βιομηχανικής 



6. » » » 

Άν. ΕΙδ. Δικαστηρίου. 

» 

5 



Ιδιοκτησίας . 

> 

400 

7. > » » 

Παράρτημα . 

» 

20 

10. 

Γιά όλα τά τεύχη καί τά Δ.Ε.Β.Ι. 


9.000 

8. » » » 

Ανωνύμων Εταιρειών κ,λπ. . 

* 

200 


Οί< 

Δήμοι καί οί Κοινότητες τού Κράτους κατα- 



9. » » Δελτίο Έμπ. καί Βιομ. Ιδιοκτησίας . 

» 

20 


βά? 

(λουν τό 1/2 τών άνωτέρω συνδρομών. 



10. Γιά όλα τά τεύχη . 

» 

450 




Β' 

ΤΙΜΗ 

ΦΥΛΛΩΝ 





Ή πμή πωλήσεως κάθε φύλλου, μέχρι; 8 σελ., είναι 5 δρχ., άπό 9 ώς 24 σελ. 10 δρχ., άπό 25 ώς 48 σελ. 15 δρχ., άπό 49 ώς 80 σελ. 
30 δρχ., άπό 81 σελ. καί άνω ή τιμή πωλήσεως κάθε φύλλου προσαυξάνεται κατά 30 δρχ. άνά 80 σελίδες. 

Γ'. ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 


I. Στό τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών καί 
Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης: 

Α' Ανωνύμων Εταιρειών: 

1. Των καταστατικών . Δρχ. 

2. Των άποφάσεων «περί συχχωνεύσεως άνωνάμων 

έταιρειών» . » 

3. Των κωδικοποιήσεων των καταστατικών (ΦΕΚ 

309/67, τ. Β’) . » 

4. Τών τροποποιήσεων τών καταστατικών. » 

5. Τών Ισολογισμών κάθε χρήσεως. » 


6. Τών ύπουργικών άποφάσεων «περί παροχής 

άδείας έπεκτάσεως τών έργασιών Ασφαλιστικών 
Εταιρειών», τών έκθέσεων έκττιμήσεως περιουσιακών 
στοιχείων καί τών άποφάσεων τού Δ.Σ. τού ΕΛΤΑ, 
μέ τις όποιες έγκρίνονται καί δημοσιεύονται οί κανο¬ 
νισμοί αύτοϋ . » 

7. Τών άποφάσεων «περί έγκαταστάσεως ύποκα- 
ταστήματος, διορισμού γενικού πράκτορος καίπαρο- 

■ : 4 ' χής πληρεξουσιάτητος πρός άιέππροσώπευσιν έν 
Έλλάδι άλλοδαπών Εταιρειών» καί τών άποφάσεων 
«περί μεταβιβάσεως τού χαρτοφυλακίου Ασφαλιστι¬ 
κών Εταιρειών κατά τό άρθρο 59 παρ. 1 τού Ν.Δ. 
400/70» . > 

8. Τών άνακοινώσεων γιά κάθε μεταβολή πού γί¬ 

νεται μέ άπόφαση Γ.Σ. ή Δ.Σ., τών προσκλήσεων σέ 
γενικές συνελεύσεις, τών κατά τό άρθίρο 32 τού Ν. 
3221/24 γνωστοποιήσεων, τών· άνακοινώσεων, πού 
προβλέπονται άπό τό άρθρο 59 παρ. 3 τού Ν.Δ. 400/ 
1970 «περί Αλλοδαπών Ασφαλιστικών Εταιρειών», 
τών άποφάσεων τού Διοικητικού Συμβουλίου τού 
ΕΛΤΑ, πού άναφέροντοπ σέ προσωρινές διατάξεις καί 
τών άποφάσεων τού Ύπ. Συγκοινωνιών διά τούς 
ΗΛΠΑΠ - ΗΣΑΠ - ΟΣΕ. » 

9. Τών συνοπτικών μηνιαίων καταστάσεων τών 

Τραπεζικών Έτοπρειών. » 

10. Τών άποφάσεων τής έπιτροπής τού Χρηματι¬ 
στηρίου «περί είσαγωγής χρεωγράφων είς τό χρη- 
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ματι σ τ ή ριον πρός διαπραγμάτευσιν, συμφώνως πρός 
τάς διατάξεις τού άρθρου 2 παρ. 3 Α.Ν. 148/1967» Δρχ 

11. Τών άποφάσεων τής έπιτροπής κεφαλαιαγο¬ 

ράς «περί διαγραφής χρεωγράφων έκ τού χρηματι¬ 
στηρίου, συμφώνως πρός τάς διατάξεις τού άρθρου 2 
παρ. 4 Α.Ν. 148/67» . » 

12. Τών άποφάσεων «περί έγκρίσεως τιμολογίων 

τών Ασφαλιστικών Εταιρειών» . » 

Β' Εταιρειών Περιωρισμένης Εύθύνης: 

1. Τών καταστατικών . Δρχ. 

2. Τών κωδικοποιήσεων τών καταστατικών .... » 

3. Τών Ισολογισμών κάθε χρήσεως. » 

4. Τών έκθέσεων έκτιμήσεως περιουσιακών στοι¬ 
χείων . » 

5. Τών τροποποιήσεων των καταστ α τικών (γιά 

κάθε συμβολαιογραφική πράξη) . » 

6. Τών άνακοινώσεων μέ συμβολαιογραφική πράξη » 

7. Τών άνακοινώσεων μέ άπόφαση τής Γ.Σ. ... » 

8. Τών προσκλήσεων σέ γενικές συνελεύσεις .... » 


Γ' 'Αλληλασφαλιστικών Συνεταιρισμών- 
’Αλληλασφαλιστικών Ταμείων καί Φι¬ 
λανθρωπικών Σωματείων: 

1. Τών ύπουργικών άποφάσεων «περί χορηγήσεως 

άδείας λειτουργίας 'Αλληλασφαλιστικών Συνεταιρι¬ 
σμών -’Αλληλασφαλιστικών Ταμείων» . * 

2. Τών Ισολογισμών τών άνωτέρω Συνεταιρισμών, 

Ταμείων καί Σωματείων. » 


1.500 


Δ' Τών δικαστικών πράξεων: 


Δρχ. 


1.500 


II. Στό Τέταρτο τεύχος: 

Τών δικαστικών πράξεων γιά παρακατάθεση άπο- 
ζημιώσεως. 


Δ'. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ - ΤΕΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΩΝ Τ.Α.Π.Ε.Τ. 
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1. ΟΙ συνδρομές τού έσωτερικού καί τά τέλη δημοσιεύσεων προκαταβάλλονται στά Δημόσια Ταμεία έναντι άποδεικτικού είσπράξεως, 
τό άποίο φροντίζει ό ένδιαφερόμενος νά τά στείλει στή Γενική Δ/νση τού ’Εθνικού Τυπογραφείου. 

2. ΟΙ συνδρομές τού έξωτερικού είναι δυνατό νά στέλνονται καί σέ άνάλογο συνάλλαγμα μέ έπιταγή έπ’ όνόματι τού Διευθυντή τών 
Διοικητικών καί Οικονομικών Υποθέσεων τού Εθνικού Τυπογραφείου. 

3. Τό υπέρ τού ΤΑΠΕΤ ποσοστό έπί τών άνωτέρω συνδρομών καί τελών δημοσιεύσεων καταβάλλεται ώς έξής: 
α) στήν "Αθήνα: στό Ταμείο τού ΤΑΠΕΤ (Κατάστημα Εθνικού Τυπογραφείου), 

β) στίς υπόλοιπες πόλεις τού Κράτους: στά Δημόσια Ταμεία καί άποδίδεται στό ΤΑΠΕΤ σύμφωνα μέ τίς 192378/3639/1947(ΚΟΝΕΟ 
185) καί 178048/5321/31.7.65 (ΚΟΝΕΟ 139) έγκύκλιες διαταγές τού Γ.Λ.Κ., 

γ) στίς περιπτώσεις συνδρομών έξωτερικού : όταν ή άποστολή τους γίνεται μέ έπιταγές μαζί μ -υτές στέλνεται καί τό ύπέρ τού ΤΑΠΕΤ 
ποσοστό. 

Ό Γενικός Διευθυντής 
ΑΘΑΝ. ΠΑΝ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 







































